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عند سؤال أي خبير تصوير عن أفضل كاميرا كانت الإجابة الفورية هي كاميرا KODAK‏ فقد كانت تتربع عرش lle‏ 
التصوير منذ 133 عام مضت. وهذه الشركة التي تأسست على يد جورج Ola]‏ إشتهرت بمنتجاتها من أفلام التصوير 
Syl‏ خلال القرن الماضي حتى وصلت حصتها إلى 90% في السوق الأميري. ومنذ أواخر التسعينيات بدأت الشركة 
سلسلة من المعاناة المالية نتيجة إنخفاض مبيعات أفلام التصوير لظهور الكاميرات الرقية ( التقادم التكنولوجي), هذا 
التدهور بسبب عدم ملاحقة تطورات الصناعة و الركون إلى المنطقة المريحة comfortable zone‏ 

وما حدث لكوداك سيحدث لكثير من القطاعات في السنوات القليلة المقبلة إذا لم يتم إستيعاب جم التغييرات المتلاحقة, 
وذلك لسيطرة التكنولوجيا المتقدمة في شتى نواجي الحياة كأجهزة الذكاء الصناعي الداخلة في الجالات المندسية والصحة 
والتعليم والزراعة وغيرها ... فهو الجيل الرابع من الثورة الصناعية. 

كا ظبر تقدم التكنولوجيا Kis‏ ملحوظ في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد. فقد بدأت الصين بالفعل بطباعة أول مبنى مكون 
من ستة طوابق, ما سيكون Law‏ مباشرا لإختفاء العديد من الوظائف. 

هناك تطبيق داخل الموبايل Bal‏ مكان كل عامل ني كل لحظة وتنبهه إذا اقترب من منطقة خطرة 

الخرسانة وهي GE‏ أكثر مادة تستخدم بعد oll‏ سيكون هما قدرة ذاتية ALLL‏ نفسها في حالة حدوث تشققات بطرق كثيرة 
منها Whe‏ تضمين مزج الخرسانة مع كبسولات صغيرة من سيليكات الصوديوم. 

كل هذا لا يحب أن يصيبنا بالإحباط بقدر ما يحب أن يحمسنا لبذل الجهد اللازم لملاحقة كل التطورات والتنافس على 
المراكز الأولى ... فكل as‏ له القدرة على استخدام كافة وسائل التعليم المتوفرة لديه لإحداث تغيير من نوع ما ... فسنصبح 
جاهزون Ula‏ ما دام توفر الحماس والشجاعة على خوض تطبيق المعرفة دون كلل من تكرار انحاولة. 

تحرك ... تعام ... فالعالم يتحرك كل ثانية نحو الأفضلء وتأكد Ulo‏ أنك لم GE‏ هباء فبداخلك طاقة كافية لتدارك هذا التطور 
... بل وكافية لنقلها للأجيال التالية. 
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ال ص سم 
ما هو البيم ؟الجزء الاول 


م .معتصم البنا 
مدير فنى في شركة الاطلس لامقاولات 


قد يعتقد أحدهم أن الصورة أعلاه خلفية أو شاشة انتظار عادية لأحد العروض, ولكن ان أمعنا النظر في الصورة سنجد أن هناك روبوتات تقوم ببناء جسر 
حديدي بين gee‏ النهر! 

ME Jil xt الجسر ال‎ Gub) n الروبوتات ا‎ Ba. mem i ead ذلك قامت بتنفيذ‎ 

ما الذي اعطى هذه الروبوتات القدرة والذكاء «الاصطناعي» بحيث تقوم qie JS‏ 

الإجابة على هذا السؤال هو (BIM) el‏ - نمذجة معلومات البناء (Building Information Modeling)‏ وهو عنوان مقالتنا لهذا العدد. 

فا هو £e?!‏ 


e?‏ هو La‏ معرب لاختصار lh Building Information Modeling (BIM)‏ 3 تعني غذجة 4 معلومات البناء à‏ معناها اللغوي. أما ماهية هذه النمذجة, 
فقد حتحتت رؤوس العاماء لوضع U y‏ - ولعدة أسباب! 


كدخل مبسطء OB‏ نمذجة معلومات البناء هي استخدام التقنيات (البرمجية والغير برمجية) لبناء معلومات عن نوفج معين RL Leng‏ تلك البيانات بصور 
zi‏ مختلفة. 


كنت اعتقد ان المقصود بالنموذج هو منشأة فقط الى ان قابلت السيد كالن كاربنتر نائب رئيس شركة اتو ديسك في جامعة اتو ديسك الشرق الأوسط 
dU, cipal Ln ooo yb d d I Jill‏ بل قد يكون أي شيء, غواصة في قعر البحر, طائرة في الما مصفاة نفط في عرض البحر, 
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فعلاً. وقد تختلف ies i-i men‏ البناء DEEL‏ النموذج واستخدامه, e ae MEAT Tu ine ili er x‏ 
مسح ضوئي لنموذج على ارض الواقع (كذلك باستخدام "i Ell‏ الختلفة). 


في الحقيقة إن البيم tags‏ العامي ليس جديد, قد يتفاجأ البعض إن عم أن الب كان موجود (كفهوم) منذ الاف السنين: وتحديدا منذ عصر بناء الأهرامات 
والصروح القديمة (الرجاء الاطلاع على الإصدار الثاني من مجلة بي ارابيا باللغة الأنجليزية - مقالة المهندس أحمد لطفي ص8 في هذا الخصوص). 

اما خروجه للوجود بمفهومه الحديث من حيث معاجة المعلومات عبر OLE,‏ ومنصات مشاركة مشتركة فقد ظهر في السبعينيات من القرن المنصرم ولكنه 
3 حبيس النظريات لعدة أسباب kal‏ توافر أجهزة وحواسيب تتمتع بقوة ALUN‏ اللازمة لتطبيق منظومة E ell‏ أن الركود الذي حدث في سوق 


لعل المصطلح بلفظه (Building Information Modeling) Je‏ م يظهر Gm‏ عام 04.1992 ينتشر استخدامه حتى قامت شركة اوتوديسك بنشر مقالة تحت 
عنوان A»‏ معلومات ele «sll‏ 2002. 


الفرق بين البيم lilly‏ المستخدمة في تطبيقه 
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بالرم من أن هناك عدة محاولات لتعريف all‏ من عدة أطراف, فإنه يحب تمييز الفرق بين eJ‏ (نذجة معلومات البناء) كعملية وبين المنصات البرمجية 
التي تستخدم في المساعدة 2 تطبيق تلك العملية لبناء ومعالجة تلك المعلومات (مثل الأركيكاد, الريفيت؛ وغيرها) حيث أن شراء أحده لإحدى تلك 
المنصات ss Le yl‏ على Sle‏ الحاسوب وعمل النموذج والتوقف هناك لا يجعل هذا النموذج بالضرورة e es;‏ متحد «(Federated Model)‏ بل 
يجب ان يتعدى العمل نجرد النمذجة وينتقل على مرحلة مشاركة ومعالجة تلك المعلومات للوصول الى الغاية الهائية من عملية البيم. 

حيث أن علية eil‏ تبدأ مع المراحل الأولى لوحدة العمل وقبيل توقيع عقد مع UU‏ إذ يجب التجهيز ووضع القوالب والاستراتيجيات» خطة 
ت سوليات . des ill Ah il je ideal aye tele‏ تنسيق منصات المشاركة؛ الصلاحيات» والعديد العديد من الحاور الواجب 
OY,‏ عملية البيم ليست مجرد edd‏ فانه يحب اعتبار الرؤية الشاملة العليا للعمليةء إذ انها تبدأ قبل المشروع نفسه وتمتد طول مدق تنفيذ المشروع ودورة 
حياة gall‏ ما في ذلك إدارته» وحتى ازالته عن وجه البسيطة € هو ظاهر في الرسم. 


(المالك e ie KEN a a! Me‏ ا الاك na RE‏ من Ver 7 ds Sad‏ هذه 
البرجيات: 


R AUTODESK REVIT 2017 MVARCHICAD 


"os" TEKLA BB SketchUpPro Tenn 


Training 
A TRIMBLE COMPANY Center 


الى أي مدى يمكن الذهاب مع البيم؟ 
الإجابة القصيرة لهذا السؤال: الى أي مكان - البم يلي جميع الاحتياجات المتعلقة بالأعمال المندسية والتصمم. 


ولكن اسمحوا لي أن اجيب على هذا السؤال بإسهاب» والتطرق لبعض الأمثلة التى قابلتها شخصياً في ارض الواقع» وان نبدأ Yal‏ مع احدى شركات تصنيع 

1 lacus YI 

شركة نورمال Normal‏ 

وج امد ايده الاذن؛ اذ اعتبرت انه من حق كل مستهلك أن يمتلك ساعة الأذن الخاصة به والمطابقة لتضاريس وشكل أذنيه. 
عليه عكفت الشركة على تطوير Eby‏ يتجاوز عقبة البعد SEU‏ ويمكن للمستهلك من خلاله نمذجة معلومات عن اذنيه بعد تثبيته على هاتفه iae‏ 

m‏ هذه المعلومات المنمذجة الى روبوتات عبر الانترنت لتقوم الأخيرة بتصنيع (او طباعة - ان م التعبير) سماعات الاذن المناسبة لامستهلك بعد 

معالجة الصور امجردة المأخوذة من كاميرا الموبايل ومحاكة ica‏ دقيق لأذنيه. 
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إن بحثنا -بتجرد-في سير عمل هذه Akal‏ » سنجد أنها تطبق مفهوم عمل البيم بشكل كبير. حيث قام المستهلك نفسه بنمذجة معلومات عن اذنيه باستخدام 

d‏ معين» وشارك هذه E‏ اخر وهو الروبوتات DH‏ قامت Races UG pd‏ تلك المعلومات الواردة اليها على die eR‏ جره ثنائية الأبعاد 
لبناء cài‏ دقيق عن اذن المستهلك ول تتو قف هناء بل تابعت العمل في التصنيع والطباعة لإخراج منتج يرى الضوء في غضون دقائق معدودة» وإعادة ارسال 
هذا المنتج WN nual)‏ 


(FIVE - Ford Immersive Vehicle Environment) مشر وع فايف‎ 


الذي قامت فيه احدى كبرى شركات صناعة السيارات (فورد) بنمذجة 4 معلومات عن السيارات T‏ تقدما لامستهلك, المشروع الذي قادته احدى الموظفات 
à‏ نفس الشركة (السيدة اليزابيث بارون) ووصلت به الى حيز الوجود بعد ان كان حاماً. 

اذ عمل المشروع على نمذجة 4 معلومات عن à LSM‏ الشركة بهدف إعادة استخدام نماذج ا تلك à‏ تعديل التصمم» محاكاة الظروف المختلفة اثناء 
القيادة. إعادة تصنيع بعض مكونات المركبات بشكل يلي احتياجات المستهلك. إعطاء المستهبلك شعور وتصور أقرب ما يكون لقيقة المركبة, تحسين أداء 
المركبات عبر الدراسات التحليلية, تنسيق التصاميم بين Cake‏ التخصصات المندسية المشاركة "ve à‏ استخدام تقنشة تقنية الواقع الافتراضي لعرض c‏ 
على المستهبلك È‏ البعد المكاني, والعديد العديد من الاستخدامات الأخرى. 

يمكن الاطلاع على الفيديو لاحد منتجات مشروع فايف من هنا. 


لك ان تتخيل ما يمكن عله بوجود نموذج Sla‏ المنتج الحقيقي! حيث يكن استخدام هذا النموذج ومعلوماته التي تم بناءها في عدة ME‏ مثل: 


MakerBot: Replicator 2 
١ 


| | E z ل‎ bsa “ 
ieee lee 


وصولا الى نهاية الجزء الأول من هذا المقالء لابد لنا ان نستدعي ما تطرقنا اليه خلا ماء إذ أن الم هو عملية نمذجة معلومات بناء وإدارة تلك المعلومات 
وإعادة تدورها بالمشاركة بين المعنيين بذلك النموذج, مع إمكانية عرض وتبيان تلك المعلومات بعدة اشكال مختلفة, قد تكون بيانية» نصية» يجسمات ثلاثية 
الابعادء أو حتى واقع افتراضي» وعدم التوقف عند iS‏ بل التقدم الى تطبيق هذه العملية ومنتجاتها على أرض الواقع. 


bde E‏ ان هنالك فرق بين البيم والريفت او الاركيكاد او lll‏ الأخرى» حيث ان البم هو العملية بينا الريفيت (او غيره من البراج) هي منصات 
برمجية تساعد على تطبيق هذه العملية Gall E)‏ بين إدارة المشروع والبريمافيرا او مايكروسوفت بروجكت) 


وأخيراً أود أن Seal‏ لتبقوا معنا ومتابعة العدد القادم (الجزء (GW‏ والذي سنتطرق خلاله الى علاقة البيم بصناعة التشييد» وكيف أثرت (ولازالت) هذه 
العملية على صناعة التشييد والانشاء في العالم. 
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مشروع كورنيش النيل 


أحد المشاريع التي تشرفت بالعمل فما داخل مصر, و واحد من أم مشاريع الديار القطرية الكبيرة في 
مصرء يقع المشروع على ضفاف نهر النيل في قلب القاهرة, بالقرب من مركز التجارة العالمي. 
المشروع عبارة عن مجمع راقي يضم: برجين شاهقين؛ وساحة مخصصة لامحلات والمتاجر, ا يضم فندق فاخر 
متكامل الخدمات مع غرف وشقق فندقية وسكنية بإجالي 515 وحدة, وقد أنثئ فندق ريجيس لتقديم 
خدمات ضيافة ووسائل راحة من الدرجة الأولى. يوفر الفندق أيضا أماكن مخصصة للاجتاعات تغطى مساحة 
9 متر مربع» ومن بينها قاعة رئيسية بمساحة 963 متر مربع» وحمامات سباحة داخلية وخارجية ومركز 


SF 


= 


يحسد فندق سانت ريجيس St. Regis Nile Corniche‏ أعلى مستويات الفخامة العصرية في عاصمة مصر 
المزدهرة» وسيكون أحد أهم معالم الضيافة وا مجمعات السكنية الفخمة. 
معلومات المشروع: 
المهندس المعماري الأمريكي : مايكل جريفز, المقاول ccc‏ 
بدأ العمل في المشروع في أغسطس 2008 
مساحته 9,361 متر مربع. البرجين كل منهما 37 دوراء و 4 ادوار لركن السيارات ± 165,000 y‏ مربع خرسانة + 40,000t reinforcement‏ 


MATBAA AHLIVA STREET 


NATIONAL BANK STREET 


Porte cochére Serviced apartments lobby 
Banquet pavilion lobby Retail 

Hotel entrance Luxury condominium lobby 
Hotel majlis lobby and elevators Offices 

Hotel guestroom elevators 
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استخدام el‏ من قبل شركة HOCHTIEF ViCon‏ 
加‏ بناء a» e»‏ الأبعاد و حل الكلاشات و النموذج كان مبني (work breakdown structure (WBS de‏ ,الموجودة à‏ جداول المشروع 


8 بناء نموذج رباعي الابعاد لمتابعة تطور المشروع 


(1) 4D modeling 
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© HOCHTIEF ViCon 


© Revision of schedules 9 4D program verification meeting 
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加‏ نموذج خماسي الابعاد لمتابعة تكلفة المشروع. 
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تم استخدام الريفيت و البنتلي في عمل النموذج و itw‏ لعمل الحصرء 


تم الربط بين الموديل والبريمافيرا من خلال النافيس وركس. 


Bentley‏ و 
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| Project 
! i schedule 


4D program verification 
4D progress monitoring 
4D cost monitoring 
Model based quantity takeoff , 
[m 


User interface 
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Applied Use-case 


الحصر من النموذج: 


(1) 3D Modeling (2) 3D Quantity Take Off 
1 


3D model 一 一 


Consolidated E - L E | “al 
3D model Dees ay | 20 


Linking of Specification 
with 3D Model 
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Specifications 
WBS 
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0 Bill of Quantities / Database 


3D Model 
and QTO 


https: / /www.youtube.com/watch?v-MJWTASt hBg 
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Lifecycle Management 


مقدمة * 


ان المصطلح الرائج حاليا - البيم: بناء نماذج 
المعلومات. والمراد به أن كل عنصر له 
تمثيل رقمي بالإضافة إلى التمثيل المادي » 
وأن المعلومات والبيانات الرقمية التي تمثل 
خصائص عناصر البناء يمكن أن تصحبها 
من المهد إلى القبر. ومن الناحية النظرية 
ينبغي أن يقلل ذلك من إعادة العمل عن 
طريق إزالة التعاملات الورقية والتصميمات 
الفقيرة ولا مزيد من إعادة الرسم استنادا إلى 
Zeal‏ الممسوحة Ui pata‏ كما سيق. 


البيم والحكومات : 


وقد اتجهت العديد من الحكومات في 

مختلف دول العالم الي اعتماد ما يسمى بيم 
المستوى 2 بحلول عام 2016. وقد اتجهت 
هذه الصناعة الي دراسة وتصميم وتسليم 
المشاريع بنظام البيم وما يترتب على ذلك من 
مستجدات ومصطلحات جديدة صارت تحدث 
يوميا مما ادي الى طفرة فى الصناعات 
الموازية مثل البرمجيات و تكنولوجيا 
المعلومات وتطبيقاتها. 

البنية التحتية القائمة : 

ثمة عامل رئيسي مع مشاريع البنية التحتية 
لا يمكن التغافل عنه وهو التفاعل والترابط 
مع البنية التحتية القائمة. حيث ان الكثير من 
البنية التحتية للسكك الحديدية يعود تاريخها 
إلى القرن التاسع عشر. وعند الاتجاه الي 
النمذجة ثلاثية الابعاد فان تلك النماذج 
تحتاج إلى أن يتم بناء ونمذجة الهياكل القائمة 
وذلك قبل الأعمال الجديدة والتي يمكن أن 
يتم نمذجتها بالبرامج جنبا إلى جنب. ويمكن 
أن يكون ذلك جزءا هاما وأساسيا من عملية 


BS 1192:2007 
User Guides CPIG, Avanti, BSI 


Models, objects, collaboration Integrated, Interoperable Data 


Level 0 Level 1 


Drawings, lines arcs text etc 


التصميم «الجديدة». 


ويعتبر أحد اهم الأهداف للبيم هو ضمان 
توفير المعلومات طول فترة حياة المنشأ 
لضمان استمرارية كفاءة التشغيل. وعلى 
المدى الأطولء إذا تحقق هذا الهدف» يمكن 

أن تقلل الحاجة إلى نمذجة الأصول الموجودة. 
ومع ذلك» فإن مدى توفر المعلومات المتاحة 
عن البنية التحتية القائمة وسجلات التعديل 
للتصميم وبيانات الاستخدام وغيرها يؤثر علي 
درجة الاستفادة منها في النمذجة واستمرارية 
الدورة طيلة حياة المشروع . 


كما يمكن جمع المعلومات عن البنية التحتية 
القائمة من مصادر مختلفة» تتراوح بين 
المخططات التقليدية المصورة بالاسكائر 
مرورا بمخططات الكاد للمشروع المنفذ 
مرورا بمسوحات الليزر الحديثة. ولا تزال 
الرسومات التقليدية السابقة مصدرا للتحقق 
من Acad clot‏ التى لا ينان dpat‏ 
عليها من قبل المسوحات c) lll‏ مثل السمك 
الحقيقي لبلاطة الجسرء وتفاصيل عزل المياه 
أو تفاصيل التسليح للركائز. وفي بعض 
الحالات» يمكن للرسومات القياسية أن 

تكشف أيضا ما لا يمكن الكشف عنه بواسطة 
المسح الضوئي بالليزر: مثل منهجية التفكير 
والمعايير التصميمية للمصمم والكوداث 
المستخدمة 


وتعد من اهم الفوائد الرئيسية لاستخدام 
النمذجة المعلوماتية هي تقليل الوقت والجهد 
المستخدم في عمليات الرفع المساحي 
مصححة للارض الطبيعية ليس بالامر 


2017 |] 


العدد gall‏ عشر 


العسير وهذا يؤثر بالايجاب في عنصر 
الوقت والتكلفة. وبالمثل؛ فإن ربط النموذج 
المعلوماتي بجدول زمني وإضافة البعد 
الزمني والانتقال إلى البعد الرابع » يسمح 
بتدوير تسلسل البناء منطقيا وتحديد 
المخاطر المحتملة في كل مرحلة. ويمكن 
اضافة مزيد من الكفاءة للنموذج الرقمي 

من خلال إضافة معلومات عن التكاليف او 
البعد الخامس للحصول على فواتير الكميات 
المراد حسابها من النموذج وتحديثها بسرعة 
وسهولة. 


البيم وثقافة التغيير : 


يعتبرمن اهم مفاتيح الاعتماد الناجح علي 
تكنولوجيا اليم هي التغيير الثقافي والقدرة 
علي تقبل التغيير والافكار الجديدة ولكي 
نصل الي ذلك الهدف BIM Cie‏ هذا 
الهدف يمكننا إشراك أصحاب المصلحة 
الرئيسيين في مراحل التصميم منذ بداية 
الفكرة بداية من عمل نموذج مجسم AM‏ 
الابعاد مرورا بالنظارات بتقنية الواقع 
الافتراضي ثم منها الي غرفة مجهزة بتقنية 
كهف البيم للدخول الي النموذج بشكل كامل 
وسهولة تصوره ومنها الي تقنية الواقع 
النتراضي الملموس Case‏ يمكنك:ان desi‏ 
داخل الموديل وتتنقل وتلمس العناصر 
وتغير الخصائص والالوان للموديل من 
الداخل . 


البيم ومشاريع السكة الحديدية : 


تمثل مشاريع السكك الحديدية تحديا كبيرا 


نظراً لأنها تجمع بين ميزات هذه التصميم 
الهندسي Aus‏ 4 السكلك NISI‏ 


والأنهار لع وغيرها مما يتطلب 
تغيير التصميم الرأسي لخط السكة الحديدية 


الخدمات والمنشأت القائمة » فبعض الاحيان 
يتطلب انشاء جسر وبعض الاحيان نفق واحيانا 
تكون موازية للطريق في نفس المنسوب وقد 
تستدعي الحالة توفير جسور للمشاة و ويعتبر 
التحدي الاكبر هو كيفية تنسيق تلك الخدمات 
لتعمل جميعها معا بكفاءة في نفس الوقت .. 


لذا كان التمثيل والنمذجة التصورية السابق 
التصميم كعرض النتيج في صورته النهائية 
وقصور الشكل النهائي لكفاءة تشغيل القطار 
والطرق المحيطة ودراسة تأثير المرور 
ومواعيد الاقلاع والوصول للقطار علي كفاءة 
التشغيل والاستيعاب والمحطات . 


وفي مرحلة التصميم يأتي دور البحث عن 
التعارضات ودراسة تاثيرها وطرق حلها 
ومعالجتها ويتم ذلك داخل بيئة عمل البيم متعد 
التخصصات فقد تضطرنا الحالة الي تغيير 
التصميم الافقي للسكة او رفع السكة اعلي 
منطقة مزدحمة او رفع الطريق اعلي السكة 
الحديدية وقد تتقاطع خط السكة ea aad‏ 
طريق مع خطوط السكة الخفيفية وتتم دراسة 
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الاولويات حسب طبيعة كل منطقة والحاجة 
لنوع الخدمة والكثافة السكانية . 


What issues do you face when implementing BIM? 
2014 5 


ys mm Cost في مرحلة التنفيذ‎ SY! ويأتي الدور‎ 
7 mm Training والتنسيق بين المخططات المطبوعة‎ 
Culture change * ae Kats oe "uu 
Legal (2013:0%) للنموذج ودقة المعلومات‎ Agel yl والرؤية‎ 
0/ Software e الواردة للموقع والتحديث المستمر‎ 
0 mm Effective 


النموذج الرقمي والتنفيذ بالموقع ثم مرورا 
بالبعد السابع الخاص التشغيل والصيانة 
للخط ودورة حياة السكة الحديدية وتعيين 
العمر الافتراضي لكل عنصر فالمنشأ 

بما يعطي تحذير مسبق بموعد تغييره او 
صيانته . 


collaboration 


سسا 


— moan 
تمهيد وزاري من الحكومةالبريطانية‎ 


هو أن تخدم. هدفنا هو الحفاظ على أمن 
ss‏ وازدهار iei‏ والوفاء بوعودنا للشعب 
الذي انتخبنا. 


وفع ذلك فإنه d‏ ي معظم الأوقات يشعر المواطنون 
rel‏ يعيشون حسب هوى الدولة: الحكومة لا 
تعمل كخادم بل كسيد. ي ج عن ذلك مفهوم ol‏ 
البلد يعمل EN‏ الحا co‏ وليس لمن وظفت 
الحكومة لتخدمهم . سواء كان ذلك عدم ثقة في 
قدرة الحكومة الوفاء بعهودها التي قطعت إبان 
فترة الانتخابات, أو الإحباط الذي يواجبه العامة 
يوميا - من تعبكة ETE‏ الى ie‏ التحدث مع 
أحدهم عبر الهاتف-فما يبدو فإن الحكومة تفقد 
قدرتها في تلبية ما يريده الشعب. 


نتيجة هذا الاستياء جلية للعيان. فنى المملكة 
المتحدة والعالم الديموقراطي, تعبر الشعوب عن 


Ben Gummer/Minister for the cabinet office 
للديموقراطية المدنية ان تزدهر, عا يحب ان نستجيب.‎ baf رغباتها عبر صناديق الاقتراع. فهذا نداء يحتاج لتلبية؛ إن‎ 
ي ليست مهمة سهلة. الحكومة أضحت أكثر تعقيدا وامتداداً من أي وقت مضى. ولا يوجد شركة على وجه البسيطة جما في ذلك الشركات العالمية العملاقة-‎ 
نقدم خدماتنا للعامة بالتساويٍ بغض النظر عن الاستطاعة؛ العم‎ LENE Gol مضاهاة ما يمكن ان تقدمه الحكومة من خدمات لاملان من‎ 
التوجه. أو حتى المكان الذي اختاروا ان يعيشوا فيه. ولهذه الأسباب ولطبيعة الاحتكار البيروقراطي, تباطأت الحكومة في انتباج التحول الى‎ (otl 
سريع يضج بالحيوية ويتوقع قانطوه من حكومتهم ان‎ dle وهذا بزيد الطين بلة في‎ Alas 9 استخدام التقنية الرقية لتغير طريقتها في تنفيذ الأعمال. في ضخمة‎ 
تزودهم بالخدمات العامة بشكل فعال وسريع» وهذا ما يجعل التحدي أكثر صعوبة.‎ 
W والتعديل الذي اتاحته‎ AEI كل ما في الأمر هو أن نتغير» ونعمل بمنبجية وبالحجم المطلوب» وهذا معنى التحول. فهو بالضرورة تغيير طريقة العمل‎ 
من التغيير المتميز.‎ USE التقنية الرقية. هذه التقنية في حد ذاتها ليست تغبير, ولكنها‎ 
كيف لنا ان نوجد هذا التغيير على أرض الواقع هو عنوان هذا المستند الاستراتيجي. فهو يصف التقدم الذي احرزناه ايتداءً بتبسيط أصغر المعاملات بين‎ 
«Jes الاستراتيجية تخطط الاتجاه للتغيير الشامل للحكومة وكيف‎ odd هذه فقط البداية‎ Al مستوى‎ ae الإصلاح‎ Aly المواطن والحكومة الى أكبر‎ 
طموح عن التغيير في اي حكومة في أي مكان في العالم. ان الحكومة البريطانية تحول في نفسها أكثر‎ EG, كيف ننظم أنفسنا وكيف نخدم مواطنينا. هذا أكثر‎ 
| حكومة‎ | 
من اي خرى.‎ 


وأود أن Ue‏ على موظفي الخدمة المدنية البارعين في هذا البلد وعلى الطريقة المستمرة ة التي يتطورون بها في تقديم أفضل الخدمات الحكومية على الإطلاق. 
انهم يثبتون يوما بعد يوم أن المخدمة العامة الملهمة وذات القيمة لا زالت على قيد BLL!‏ وبصحة جيدة في بريطانيا الحديثة. بعد نحقيق طموحاتنا لخدمة 
عامة تحويلية سوف نعمل يومياً وبشكل واع في كل جزء من الحكومة لتقديم الخدمة od‏ الأمة. وعلى عكس الشركات الخاصة فلن نتغير بسبب المنافسة بل 
لأنه الشيء الصحيح الذي سوف يجعلنا في خدمة الشعب الذي نصبنا على سدة الحك. وإذا نجحنا - وهو ما يجب Ule‏ فعله- فإننا نكون قد فعلنا الكثير 
لاستعادة الديمقراطية لدينا بالمستوى الذي يستحقه الشعب. 


العدد الثامن عشر — ابريل 2017 


المقدمة 


يمكن للحكومة تحويل العلاقة بين المواطن والدولة عن طريق تسخير الرقية لبناء وتقديم bel‏ وقد تم إنجاز الكثير منذ الاستراتيجية الرقية للحكومة 
عام 2012 alls‏ أظهرت إمكانات تحول الخدمة العامة من خلال اعادة ناء بعض أكبر الخدمات e.‏ افتراضيا. وقد تم الآن إنشاء من رقية 
جديدة في القطاع العام. أصبحت الإدارات أفضل في توظيف منصات المشاركة والمكونات» الرموزء وأغاط الممارسات وأفضلها. وهذا هو أساس متين 
ie‏ الملكة المعحدة هي واحدة من أكثر الحكومات تقدما UB‏ في dull‏ لقد تصدرت سنة 2016 مسوحات iem‏ التحدة للحكومة y‏ 

أنحاء n‏ وقد أبلت الخدمة الرقية للحكومة pi (GDS)‏ الرقي doe DL‏ بحيث أطي bei‏ يحتذى به "a‏ 


وقد بدأت العديد من الإدارات بالفعل تحويل كيفية تقديم الخدمات ما حسن من تجربة المواطنين في عدد كبير منهاء ولكن في كفير من الحالات؛ لم تتغير 
طريقة المؤسسات الحكومية التي تعمل على إيصالها. ويعني ذلك أن المنظمات الغير منخرطة مباشرة في الخدمات العامة لم تستفيد بنفس الدرجة من 
التحول الرقي. 


تحتوي المرحلة القادمة من تمكين التحول رقا على 3 مكونات رئيسية» والتى تشكل سو نطاق هذه الاستراتيجية: 
hy ٠‏ جميع الخدمات الموجة للأفراد لمواصلة تحسين تجربة هؤلاء الأفراد. وكذلك الشركات والمستخدمين ضمن القطاع العام. 
J œ‏ إداري كامل بحيث يڙ ؤثر على منظمات كاملة لتقدم أغراضها بطريقة مرنة» وتحسن خدمة ة الأفراد عبر القنوات وتحسن الكفاءة العامة. 


。 تحول الحكومة داخلياًء الأمر الذي قد لا يغير É‏ السياسات أو الخدمات الموجبة للأفراد مباشرة, ولكنه يعتبر أمر حيوي إذا ما الحكومة 
باشرت في التعاون بشكل أفضل لتمكين التحويل الرقي بصورة أكثر فعالية. 


uu c il gl یکین ادن عل اتکی س‎ iai d 
الخطوات المقبلة في عملية التحول. وسوف نعزز قدرتنا الرقية بحيث تلبي احتياجات المستخدمين وتلبي الضانات المناسبة وسوف نجعل تبادل‎ 
البيانات أسبل عبر الحكومة ونضمن ادارتها بشكل آمن.‎ 


التزامنا نحو التحول الرقي يعني أننا يجب أن نقوم به بشكل يأخذ بعين الاعتبار الخاطر الواقعة في العصر الرقي. كا تشير استراتيجية الأمن 
السييرانى الوطنى» فان المجمات الإلكترونية god‏ أكثر تواترا | وتطوراً و تصبح ضارة عندما تنجح. لذلك يحت علينا أن تضمن أن ترك إلى 
الأمام بطريقة آمنةء تردع السلوك الإجرامي والذي يحافظ على التزامنا بخصوصية الأفراد. 


اقرأ الخلفية لمزيد من الاستعراض المتعمق لتقدم الحكومة منذ الاستراتيجية الرقية للحكومة عام 2012. 


الرؤية والأهداف 


الرؤية 
سوف نحول العلاقة بين المواطنين والدولة بوضع المزيد من السلطة في أيدي المواطنين ونكون أكثر استجابة لاحتياجاتهم. 
الأدوات والتقنيات والتكنولوجيا ونبج عصر الإنترنت تعطينا فرصا أكبر من أي وقت مضى لمساعدة الحكومة: 

U 。‏ يحتاجه الأفراد. 


تجميع الخدمات بسرعة أكبر وبتكلفة أقل. 
استمرار تحسين الخدمات» استنادا إلى بيانات والأدلة. 


وسوف نحول الخدمات الحكومية ونجعل الحكومة نفسها منظمة رقية بحيث: 


يكون للأفراد والشركات وغيرهم من المستخدمين تجربة أفضل وأكثر تماسكا عند التعامل مع الخدمات الحكومية بشكل يلبي التوقعات التي 
وضعتها العديد من مزودي المخدمات (غير الحكومية) الأخرى والأدوات التي يستخدمونها كل يوم. 


يمكن للحكومات المنتخبة أن تؤثر بشكل أكثر فعالية على أهداف السياسة من خلال توفير الخدمات والمعلومات بسرعة أكبر, مع É LII‏ 


المرجوة لمستخدميها - والقدرة على تغيير التسليم بسرعة بشكل يواكب التغيرات في السياسة. 


تخفيض التكلفة والوقت لبناء والتغيير وتشغيل الحكومة, وتوفير JUI‏ العام والسماح للحكومة بالاستجابة أسرع لتغيرات الجتمع الاقتصادي 
Lai‏ 
uv m3‏ 


تحسين الثقة بين الأفراد والدولة» وإعطاء الثقة Ob of SW‏ بياناتهم الشخصية آمنة وتستخدم بالطرق التي يتوقعونهاء في حين نجعل النشاط 
الحكومي أكثر شفافية والبيانات غير الشخصية المملوكة للقطاع العام متاحة لإعادة استخداما عند الحاجة. 


نحن نبني أنظمة آمنة افتراضياًء ونضمن أن نخلق حماية ضد جرائم الإنترنت عبر كل مرحلة من مراحل التحول الرقي لدينا. 


الأهداف 


من أجل تحويل العلاقة بين الأفراد gly‏ خلال الفترة حتى عام 2020 على الحكومة القيام Ut‏ يلى: 


الاستمرار في تقديم الخدمات الرقية على مستوى lll‏ وتغيير الطريقة الت تعمل بها الحكومة؛ من e lll‏ الأمامية إلى المكتب BLN‏ 
بطريقة حديثة وفعالة. 1 


pgs‏ المهارات المناسبة والثقافة بين أبناء شعبنا وقادته. والجمع بين السياسة والتسليم للتمكن من توفير الخدمات في بيئة تعامية وتكرارية 


رکز على ddl‏ للأفراد. 
بناء أفضل أدوات وعمليات العمل Jad‏ الأمر أكثر سهولة لموظفي القطاع العام للعمل بفعالية, با في ذلك المصادر, Seal‏ تكنولوجيا 


المعلومات» فرص الأعمال (As ol‏ عمليات الموارد البشرية والتكنولوجيا المشتركة فى في القطاع العام» و أفضل الأدوات الرقية V‏ الخدمة 
المدنية. 


الاستفادة بشكل أفضل من البيانات - ليس فقط للشفافية؛ ولكن لتمكين التحول في الحكومة والقطاع الخاص. 


إنشاء وتشغيل وتكرار وتوظيف حسن استخدام المنصات المشتركة والقدرات التجارية التي Se‏ إعادة استخداما لتسريع التحول - بما في 
ذلك الأنماط ASRA‏ المكونات »ووضع المعايير المفتوحة. 


وتتمحور هذه الاستراتيجية حول هذه الأهداف الخمسة. لكل هدف من الأهداف, شرعنا العمل لتحقيقها بحلول ple‏ 2020. 


وسنعمل على أساس ما يلي: 


اتباع مبادئ التصمي معايبر الخدمات الرقية القياسية وشفرات مارسة التكنولوجيا » وسوف نستمر في البدء مع احتياجات المستخدمين. 
حاجة المستخدمون لتجربة متناسقة من الخدمات الغير متأثرة بقرارات الحكومة والتى تيكل نفسها بشكل مختلف لتقديم الأولويات اليومية. 


الخدمات العامة والوسطاء والشركات هم المستخدمين كذلك ولتحقيق النجاح؛ يحب علينا أن نفهم احتياجاتهم. 
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٠‏ سيتم تصميم كل شيء مع الحفاظ على المستوى الأمني الصحيح - ولا سيا بالنسبة للبيانات الحساسة أو الشخصية. 
٠‏ الإدارات تحتفظ بالمسؤولية عن الخاطر حول التسليم بصرف النظر عن ترتيبات المصادر. 


e‏ نصمم للأمن, مع بناء الضانات المناسبة للإنترنت والخصوصية في التحول الرقي لدينا. 


اقرأ الرؤية ومجال لمزيد من المعلومات عن الفلسفة وراء هذه الأهداف. 
تحويل الأعمال التجارية 


مع أننا أحرزنا تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة, إلا أنه لا تزال هناك العديد من الخدمات الحالية التى تحتاج إلى تحسين. لا يزال بوسعنا فعل 
الكثير لبناء «الخدمات عبر الإنترنت للأفراد الذين يفضلون استخداما» - طموح الاستراتيجية الرقية الحكومة عام 2012. 


وبناء على ما cold‏ وبالإجماع عبر الحكومة حول كيفية توسع نطاق التحول à‏ الخدمة T‏ 
o‏ مواءمة تطور السياسات وتصميم الخدمات بشكل أقرب مع بعضهما البعض. 
。 الأعمال الداخلية للإدارات فضلا عن الخدمات التي تقدما للمستخدمين. 


٠‏ توسيع تعريف المستخدمين, فعلى سبيل JEU‏ يمكن لبعض المستخدمين التفاعل مع الحكومة من خلال خدمات طرف ثالث 
يستخدم واجہات LA,‏ لتطبيقات الحكومة (واجهات برمجة التطبيقات). 


o‏ إدراك أن الحكومة تقوم بتوفير الخدمات من خلال مجموعة متنوعة من القنوات (بما في ذلك الانترنت والماتف وجها لوجه) 
o‏ تغطية الإدارات التي لم يكن لدا العديد من الخدمات الالكترونية التي يتعامل معا الأفراد بشكل مباشرة. 
e‏ التأكد من مقدرة الحكومة على توفير احتوى والخدمات» وتشغيل المشاريع عبر الحدود التنظيمية للمؤسسات. 
o‏ أن تكون مرنة في طرق العمل. 
ماذا سنفعل بحلول ple‏ 2020 
الحكومة لدا الأولويات التالية لهذا البرلمان: 
٠‏ تصمي وتسلم خدمات مشتركة للمستفيدين 
O‏ تنفيذ Ely‏ التحول الرئيسية 
O‏ وضع منهج كامل للحكومة مهدا الطريق لتحول أوسع في القطاع العام 
لفعل هذا: 


e‏ — يجب على الإدارات والوكالات مواصلة العمل لتحسين تجربة المستخدم للخدمات الحكومية بشكل جذري من خلال بناء الخدمات الرقية 
all‏ تلى معايير الخدمة الرقية 


٠‏ سوف تمل الإدارات نهج تحولما على برام المشاريع الحكومية الكبرى (GMPP)‏ وغيرها التي تم الالتزام بها في عام 2015 وتقديم خدمات 
متعددة القنوات في متناول الجميع 


ستجد الإدارات طرق لتجربة نبج التحول ومعرفة ما يصلح وما لا يصلح 
سنقوم بإنشاء آلية حكومية مشتركة لبناء اللغة والأدوات والتقنيات AS REM‏ وتتبادل المعارف والخبرات حول كيفية التعامل مع التحولات 


الكبرى عبر الحكومة, بالاعتاد على التعام من القطاع الخاص 
e‏ سوف نبني إطارا لأفضل وسيلة لتسليم التحول عبر الحكومة 


e‏ سوف يعمل نظام التوزيع العالمي بتحديث التوجيه لدع قانون التقنية الممارّسة وغيرها من المعايير المطبقة على دع نهج استراتيجي لاستبدال 
التكنولوجيا القديمة 
قراءة المزيد عن التزاماتنا بتحويل الأعمال التجارية, با في ذلك REB‏ من الخدمات الرقية المامة التي سوف يتم رصدها على وجه التحديد. 
تنمية الكادر والمهارات والثقافة الصحيحة 


منذ عام 22012 تم تعيين العديد من المختصين في البيانات الرقية والتكنولوجيا عبر الحكومة ما حسن القدرة التقنية للحكومة بشكل كبير. التحدي الآن هو 
جذب وتوظيف واستبقاء ا متخصصين في سوق تنافسية للغاية. على وجه opah‏ ونحن نريد أن تتطور ثقافتنا عبر: 


USH جميع أنحاء‎ GAB تضمين المهارات‎ e 
التأكد من فهم الخبراء الرقيين للحكومة‎ O 
موظفي الخدمة المدنية من المهن الأخرى لامفهوم الرقي‎ ad ه التأكد من‎ 
ELY تعزيز مارات قادتنا في إدارة المشاريع السريعة وإدارة‎ e 
إنشاء طرق أفضل لتطوير السياسات وتقديم الخدمات جنبا إلى جنب - باستخدام نهج رشيق للتكرار بسرعة‎ ٠ 
2020 ماذا سنفعل بحلول عام‎ 
وتقديم رؤية الخدمة المدنية بحيث تكون «خدمة المدنية رائعة>.‎ ALN طموحنا هو أن يكون لدينا واحدا من أمر أنظمة الخدمات الرقية المدنية في‎ 
سنفعل ذلك من خلال:‎ 
من تنظيم العمليات والبيانات والتكنولوجيا الرقية في الإدارات بالشكل الأفضل‎ USE إنشاء المبادئ التي‎ o 
الحكومة, ا في ذلك تطور المسارات الوظيفية با يتفق وهياكل المكافأة‎ (DDaT) تنمية المهنة الرقية والبيانات والتكنولوجيا‎ — e 
من خلال الأكديية الرقية‎ DDAT بناء أفضل فرص التعام والتطور الممكنة للمهنيين‎ ٠ 
بناء القدرات العامية للبيانات الحكومية من خلال الحرم ا جامعي للعلوم والبيانات وراج تدريب العلوم المتسارعة‎ 0 
جعل الحكومة رائدة في استقطاب القوى العاملة الرقية المتنوعة في البيانات والأدوار التكنولوجية‎ 0 
العمل مع خدمة الموارد البشرية والإدارات المدنية لتقد الأدوات والتقنيات الرقية للتأكد من ادراجها في المهن الأخرى‎ e 
دي المتخصصين غير الرقيين في فهم إمكانات وسائل جديدة أو مختلفة للعمل‎ o 


e‏ العمل مع pled‏ مقدمي الخدمة المدنية للتأكد من أن القيادات الحالية والمستقبلية لدا الحق في التدريب Sil‏ لإدارة المشاريع الرقية على نحو 
فعال» والعمل بطريقة رشيقة وإدارة المنظمات في العصر الرثي. 
。 على أساس بحوث المستخدم, لتمكين التكرار مع مرور الوقت وزيادة التعاون بين مجتمعات تصمي الخدمات والسياسات 
اقرأ المزيد عن شعبنا والمهارات والتزامات الثقافة. 
ely‏ أفضل الأدوات والعمليات والإدارة لموظفي الخدمة المدنية 
الحكومة الرقية ليست جرد تقديم خدمات عامة ممتازة لمستخدمهها. أنها تخلق البيئة المناسبة للخدمات العامة من الطراز العالمي من خلال وجود الأدوات 
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231 والتكنولوجية الصحيحة في مكان العمل والإدارة والعمليات. اليوم هناك تنوع واسع عبر المؤسسات الحكومية في: 
0 التكنولوجيا المستخدمة يوميا من قبل موظفي الخدمة المدنية 
o‏ كيفية ادارة برج العمل fa‏ 
e‏ التأكد من أن العمليات الداخلية والضوابط تدع صنع سياسات رشيقة 
٠‏ مصادر (التجارية والمشتريات) 


(SUI ذلك مراقبة الجودة وضمان الخدمة والقيمة مقابل‎ B) Ob o 


مولت كنل عل ضاق أماكن اها cg dU‏ خلال 


e‏ التأكد من أن المباني الحكومية تتمتع بتكنولوجيا عامة قابلة للتشغيل المشترك ly‏ تصميم واستخدام الفضاء يساعد على خلق ثقافة مفتوحة 
وصنع السياسة تمكين رقية لتقديم الخدمات 


e‏ — منح الموظفين العموميين الأدوات الصحيحة المستقلة عن الموقع الجغرافي لأداء وظائفهم 


e‏ التحقيق الموضوعي لتقديم خدمات رقية أفضل لموظفى الخدمة المدنية من خلال استكشاف الفرص عبر الحكومة لأدوات رقية مشتركة لهام 
LogSL|‏ القياسية 1 


وسوف نتأكد من ان جميع قطاعات حكومة تستطيع ان KË‏ وتمول وتشغيل خدمات رشيقة بفعالية: ما ني ذلك الخدمات التي تتعدى الحدود الادارية. 


بناء على نهج السوق ABN‏ فإننا سوف ندخل نبج مشتريات وتعاقد عبر الحكومة بحلول عام 2020 يتمحور حول المستخدم ويقودها التصميم؛ وتعتمد 
على البيانات والهج المفتوح. 


اقرأ المويد عن أدواتنا والعمليات والالتزامات VELIE‏ 


الاستفادة بشكل أفضل من البيانات 


البيانات من أه الموارد في تمكين الندمات الحكومية والعامة بشكل أكثر كفاءة وفعالية واستجابة لاحتياجات المواطنين. تعمل البيانات عمل الأساس 
الذي يقوم عليه كل شيء. 


يحب علينا كسب ثقة المواطنين والاحتفاظ بها وطمأنتهم بأن البيانات الشخصية والحساسة يتم التعامل معا بشكل آمن وأخلاقي ضمن أطر الحكومة 
Ault!‏ 


غالبا ما يتم احتفاظ واستخدام بيانات الحكومة داخل المنظمة التي جمعت تلك البيانات؛ والنظم القديمة تجعل من الصعب تبادل المعلومات. ‏ يوجد 
الكثير من الازدواجية والتداخل والتناقض في قواعد البيانات التي تحتفظ بها الحكومة. وعليه» فنحن بحاجة للتحسين في جال Jols‏ البيانات عبر الحدود 
التنظيمية بطرق تجعل المواطنين يشعرون بالارتياح. 


ماذا سنفعل بحلول عام 2020 
فى هذا coU yl‏ سوف ;55 على الأولويات التالية: 
@ تحسين الاستفادة من البيانات كأداة تمكينية للخدمات العامة ولا سها حيث تتعدى هذه الخدمات الحدود التنظيمية 


٠‏ فتح البيانات الحكومية حيغا كان ذلك مناسبا والاستمرار في فتح الخدمات الحكومية داخليا وخارجيا من خلال استخدام واجهات برمجة 


٠‏ إزالة العوائق التي تحول دون استخدام فعال للبيانات في الحكومة من قبل جميع الجهات الحكومية من خلال أحكام تقاسم البيانات لمشروع قانون 
الاقتصاد الرقي بمجرد اقراره من قبل البرلمان 


O‏ تعيين موظف جديد لرئاسة البيانات الحكومية لقيادة استخدام البيانات 


° ن استشاري جديد للبيانات لمواءمة الجهود Dag‏ تحقيق أفضل استفادة ممكنة من البيانات عبر الحكومة التي ستشرف على عدد من 
an‏ عن أفضل استخدام للبيانات والمناطق الفعالة 


0 تحسين الاستفادة من البيانات لتحسين عملية صنع القرار» من خلال بناء وتوسيع علوم البيانات والقدرة التحليلية لامحللين وغير ا حللين على حد 
سواء عبر الحكومة 
ilo] — e‏ واستخدام البيانات بشكل آمن ومناسب, وضان أن العاملين في القطاع العام على فهم لأخلاقيات تبادل البيانات - با في ذلك ما هو مقبول 
وما هو غير مسموح به 
© بناء بنية تحتية وطنية لسجلات البيانات (قوائم الثقة التي تقام مرة واحدة في الحكومة) وضان تأمينها بشكل مناسب 
e‏ تسين أدوات اكتشاف البيانات لامستخدمين» داخل وخارج الحكومة على حد سواء 
e‏ تحويل الطريقة التي يتم عبرها تخزين وإدارة مستودعات البيانات الرئيسية في الحكومة 
قراءة المزيد عن التزاماتنا لتحسين استخدام البيانات. 
إنشاء منصات مشتركة؛ مكونات وقدرات أعمال يمكن dale}‏ استخداما 


منڏ عام 0 التخدنا الخطوات القوية à eL‏ المضي قدما نحو حكومة أكثر رقية بشکل أساسي. ونحن نشارك الشيفرات» LEI,‏ والمنصات ومکوناتها. 
نحن نتبادل أفضل الممارسات لنقترب من مشاكل E‏ التكنولوجية والخدمات التي تنطبق على نطاق الحكومة. المنصات والخدمات العارة للحكومة 
المستقبل. 


سوف نبني على مكونات ومنصات لتجميع القدرات التجارية المشتركة Beye)‏ من التكنولوجيا والعمليات والأفراد المطلوبين لنتاج الأعمال). 

GOVUK‏ هو نطاق الحكومة الوحيد والمكان الذي las‏ به المعاملات عبر الإنترنت. سنعمل على الاستفادة بشكل أفضل لنطاق 60771716 للخدمات الذي 
يتعدى حدود الإدارات (أو EWI‏ توفيرها من قبل أطراف GUE‏ والتى يمكن أن تشمل الحكومة الحلية أو خدمات خارجية). 

ماذا سنفعل بحلول عام 2020 


Wad‏ سريعة ورخيصة وسهلة لتجميع الخدمات الرقية وتوفير تجربة متناسقة للمستخدمين في جميع الخدمات الحكومية سوف نبني مكونات ومنصات قابلة 
لإعادة الاستخدام المشترك AS]‏ 


بناء على العمل الذي LF‏ به بالفعل» أولوياتنا للحكومة حتى عام 2020 هي: 
* الخروج عن عقود التكنولوجية الكبيرة لامورد الواحد والعقود متعددة السنوات 
٠‏ بناء مكونات ومنصات مشتركة, وتوسيع نطاق استخدام تلك التي لدينا وتأهيل المزيد من الخدمات 
e‏ تطوير ونشر المعايير والمبادئ التوجيبية لتطبيق المكونات والمنصات والقدرات» لتسبيل إعادة استخداءها للقطاع العام 
db] ٠‏ العوائق التي تحول دون إعادة استخدام المكونات» المنصات» واستكشاف dale]‏ استخداما خارج الحكومة المركزية 


e‏ تشغيل الخدمات الرقية والمكونات التى بنتها نظم التوزيع العالمية والإدارات على GOVUK J£‏ على مستوى Sle‏ من الثقة والأمن والأداءء 
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والاستمرار في تحسينها لتلبية احتياجات مستخدميها بشكل أفضل 


© تسن الاستفادة من GOVUK‏ لخدمة نحو 25 مليون مستخدم ele Jolt‏ 2020( واستكشاف SILL!‏ المتاحة لتقد خدمات للشركات 
نحسين من نحو 25 ملي D f É‏ يارا 2 
والوسطاغ 


e‏ — «اعتاد البيع بالجملة عن طريق زيادة عدد واجهات ae,‏ التطبيقات المتاحة والداعمة, داخل وخارج الحكومة؛ على سبيل المثال عن طريق 
السماح للمحاسبين بتقديم الإقرارات الضريبية تلقائيا بإذن من عملائها 
e‏ تقاسم ما بنيناه دوليا والتعام من أفضل الممارسات في بلدان أخرى لصقل وتحسين خدماتنا بشكل مستمر 


٠‏ إصلاح محتوى إرث الحكومة ومارسات النشر التي عفا عليها الزمن بحلول عام 2020 لتصبح الندمات الحكومية واضحة, محفوظة وأسهل للوصول 
الها على GOVUK‏ 


اقراء المزيد عن التزاماتنا لمنصات, مكونات وقدرات العمل. 
رؤية لما بعد عام 2020 
من المقرر أن تكتمل أكثر مشاريع التحول الرئيسية ال حالية لدينا بحلول عام 2021 


ومع US‏ التحول عملية مستمرة. في حين اننا نقدم هذه ebd‏ الرئيسية؛ نحن بحاجة إلى التخطيط لمرحلة ما بعد عام 2020. ومن خلال ضمان قدرتنا على 
التكيف والاستجابة للتغيين سنكون قادرين على مواكبة التكنولوجيا المتطورة. وهذا يضمن أن نتمكن من الحفاظ على الزخم لدينا لتحويل الحكومة. 


Jab‏ الحكومة أكثر مرونة سوف نضع خطة واضحة للتحول الرقي إلى ما بعد عام 2020. وسوف نعمل على اكتشاف واعداد ما يلزم لفهم ما سوف 
تحتاجه الحكومة لإجراء المزيد من التغييرات x‏ لائقة للعصر الرقي - تغيير الطريقة التى نتغير بها - با في ذلك: 


。 احتياجات التعديل على المياكل الحكومية في المستقبل 
e‏ الطريقة التي يتم بها وضع السياسة, على سبيل المثال من خلال إنشاء الغاذج في وقت مبكر وبالتكرار بسرعة بناء على الأدلة وردود الفعل 
e‏ أي تغييرات أخرى قد تكون ضرورية لتحقيق رؤيتنا 


اقراً المزيد حول توقعاتنا للحكومة بعد عام 2020 


ان حققنا هذه الأمور» سيكون لدينا حكومة بحلة جديدة. وسوف تكون لنا حكومة تضع المواطنين أولا لتلبية احتياجاتهم بطريقة حديثة وفعالة: حكومة 
] مور» سب وو fec we 32 Qt‏ 2 
يمكن أن تتكيف وتتغير بسرعة لتلبية احتياجات البلاد. 


ترجمة م / معتصم البنا 
https://www.linkedin.com/in/motasem-albanna-56682145/‏ 
twitter: @mmalbanna‏ 


الس سر 


كثير من قراء el‏ يسألون عن كيفية dyak‏ على ماجستير في اليم» وهنا اخترنا لم مثالا جيدا و 
نتم أن سکن قريبا من عمل مقارنة بين Al‏ الجامعات التي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه في 
هذه التقنية الحديثة 


ماجستير إدارة isit‏ معلومات البناء فى لندن بجامعة Middlesex‏ 


Building Information Modelling MSc Management/PGDip /PGCert 


المزايا : 

8 الدراسة تفاعلية تبدأ أون لابن عن طريق محاضرات ومناقشات حية مع أكثر من .؛ حاضر من الجامعة و خبراء من حول العام» دون 
الإحتياج للحضور شخصيا للجامعة أو ترك العمل. 

8 يكن الاختيار بين الدراسة المكثفة لمدة عام واحد أو الدراسة العادية لمدة عامين. 

K‏ دراسة متكاملة بين إدارة ال BIM‏ التقني و التشغيلي على مستوى المشروعات, و من ثم إدارة ال BIM‏ الاستراتيجي على مستوى 


المنظمة بأكلها. 


8 تبادل المعلومات واخبرات بين الدارسين في المشاريع الختلفة عن طريق العمل في مجموعات متكاملة بينهم SE‏ طرق العمل في 
الطبيعة 


we 


الإطار الزمنى: 


STRUCTURE & TIMEFRAME 


OPERATIONAL 
l BIM 
MANAGEMENT 


REVIEW OF PRIOR EXPERIENCE/LEARNINC REVIEW OF PRIOR EXPERENCE/LEARNING 


STRATEGIC 
BIM 
MANAGEMENT 


REFLECTIVE REPORT ANALYTICAL REPORT 


? DAY ONLINE WEEKLY SEMINARS & PRESENTATIONS [INDUSTRY & UNIVERSITY GUEST LECTURERS] 
INDUCTION 


NDIVIDUAL AND COHORT SUPPORT FROM ACADEMIC TUTORS 


FULL TIME [1YR] Certificate 
PART TIME [2YR] TECHNICAL BIM 


Certificate Diploma 
TECHNICAL BIM OPERATIONAL BIM 
A[4Months] | SPRING TERM [4 Months] SUMMER TERM [4 Months] 


Diploma MSc 
OPERATIONAL BIM STRATEGIC BIM 


YEAR 1 


YEAR 2 


العدد الثامن Ae‏ — ابريل 2017 


تنقسم دراسة الماجستير إلى ثلاث وحدات : 

gall e: X 
J وتهدف هذه الوحدة إلى تعزيز معرفتك وفهمك للقضايا التقنية في البيم في دورة حياة المبنى بأكلهاء وهو الشرط الأساسي لإدارة عمليات‎ 
55 Ebh وبيانات رسومية وغير رسومية جنبا إلى جنب مع أنظمة قاعدة‎ ol ADE تستكشف دج نماذج المعلومات التي تتألف من نماذج‎ 
لتنسيق الفرق الفنية من مختلف التخصصات للق ماذج. سوف تكتسب أيضا مارات القضايا البحفية المتعلقة‎ ma اسل‎ des سوف‎ 
بممارسات وعمليات اليم الناشئة حديثاء وتطوير مارات المراجعة والتحليل النقدي والإبلاغ وتقديم هذه القضايا.‎ 

E:‏ التشغيلي 
Cu‏ هذه الوحدة إلى và» PONAM IE‏ القضايا التشغيلية والإدارية الخاصة ie JU‏ سوف تكتسب القدرة على تقييم الخاطر, وإدارة مراقبة الجودة, 
وتقيم التكاليف والميزانيات ووقت المشروع على مراحل» بالإضافة إلى تعام الأمور القانونية المتعلقة بالمشروع والعقود و إدارتها. مرت adl dnt‏ 
الممارسات لتنسيق فرق التشغيل باستخدام فافج الم والبيانات» eus‏ اكنسات الات ds‏ والمساعدة (de‏ سلاسة cold ole]‏ وإدارة 
امرافق وصيانة d‏ سوف تکتسب STR Gad‏ للقضايا البحثية المتعلقة ا ممارسات والعمليات بي الناشئة حديثاء وتطوير مارات لمراجعة وتحليل 
نقدى ي is Pls‏ تقديم هذه القضايا. 

e?! X‏ الاستراتيجى 
Sug‏ هذه الوحدة إلى تعزيز معرفتك وفهم القضايا الاستراتيجية الخاصة بإنشاء خطة استراتيجية للبم على مستوى الشركة أو المنظمة ككل وليس 
فقط على مستوى المشروع الفردي. سوف تكتسب القدرة على التنبؤ بالخاطر وبروتوكولات التصميم وضان Bohl‏ وتقيم تخطيط الميزانية؛ وتوقع الفوائد 
AJU‏ والتجارية PES‏ بيم على المستوى التنظيمي. بالإضافة لتعام أفضل الممارسات لإنشاء فرق من مختلف التخصصات. وتحديد KA‏ 
التنظيمي والأدوار في Jb]‏ عملية لب WB,‏ لاستراتيجية أعتاد المنظمة. 
NT‏ 


الدراسة full time‏ تستغرق سنة part time c‏ للعاملين تستغرق سنتين نهايتها تقديم رسالة الماجستير. تبدأ الدراسة اول اكتوبر وتنتبي اخر مايو كل 
سنة. أسبوعيا يتم حضور محاضرتين تفاعليتين اونلاين و يتم كتابة مقالات تحليلية تبعا لذلك. 


تعريف بالدكتورة هى صليب المسؤولة عن الماجستير : 
× درست العمارة في جامعة عين شمس 

8 عملت كمحاضر في ال جامعة الأمريكية بالقاهرة في قسم علوم الكمبيوتر 

1 حاليا أستاذ مشارك في التقنيات الإبداعية والبناء, قسم هندسة التصمي في جامعة ميدلسكس Middlesex‏ ببريطانيا 
8 محاضرة في أغلب مؤتمرات البناء حول العام 

8 جائزة أفضل سيدة أوروبية في البناء والمندسة عام 2016 

جائزة تميز الاعمال الدولية £o IBX‏ ماجستير إدارة الم 2015 

جائدة المعام الاكثر LUI‏ 2016 

لها مشاركات قيمة في بي ارابيا و في كثير من المدونات والكتب العالمية 


K لع‎ Ww WwW 


dy lead ds ell an E ma 


م العدد الثامن عشر ابريل 2017 


للتفاصيل اكثر عن التكاليف و ا نحاضرين و آراء خريى البرناج في مستوى ELl‏ والاستفادة التى أضافها ed‏ : 


العدد الثامن عشر ابريل 2017 


عواصف ذهنية 3:6 تنسيق العمل بين خدمات 
SIS sag AST‏ -الجزء الثاني 


تحدثنا فى الجزء الأول فى الحلقة الماضية عن الخطوات الأولية التق 
يمكن اتباعها قبل البدء في إضافة الخدمات الالكترومياكانيكية في 
الموديل لضمان حسن التنسيق بين الأقسام الختلفة منذ البداية , وفي 
هذه الحلقة سوف نفكر سويا ماذا بعد الاتفاق على الخطوط العريضة 
بين جميع التخصصات . 

لا بد وأنه قد حان البدء في التنفيذ وكا أسلفنا لا بد وأن يكون هذا 
التنفيذ بالتتابع c‏ حيث ينبغي لكل تخصص قبل أن يشرع d‏ العمل 
أن يسحب موديل التخصص الذي يسبقه حتى يتفادى أي تعارض 
معه , فإذا لم جد سيبلاً في ان يتفادى هذا التعارض في بعض 
الأماكن قوم بالرجوع إلى eM‏ المع ليجل معة كل Asin‏ 
تواجبه أولا بأول . 

وبعد الانتباء من تنفيذ الموديل من قبل جميع التخصصات Gl‏ دور ال BIM Manager‏ ثانية حيث يجب عليه أن يتأكد من خلو الموديل فعليا من أية 
تعارضات أو من أي أخطاء c‏ ومن الجد بر بالذکر أنه قبل تسام الموديل لل BIM Manager‏ لمراجعته جب على قسم مراجعة ما قام بتنفيذه بنفسه مع 
بقية التخصصات وحل جميع التعارضات وبالأحرى تلك التعارضات التي تخصه والتي يستطيع أن يأخذ قرار حلها مباشرة. 

وقد يكون أنسب Eby‏ لاختبار وجود التعارضات وأعدادها وأماكنها في الموديل هو برنائج ال Navisworks‏ , ولذلك يجب على كل قسم أن يقوم بتصدير 
الموديل الخاص به على هيئة ملف nwe‏ وهو الملف الوسيط بين برناجي الريفيت وال Navisworks‏ , وعلى هذا ULF Lag‏ التنسيق بين الأقسام لحل 
المشاكل والتعارضات فيا بيهم أولا قبل أن يتدخل ال BIM Manager‏ بعد ذلك لامراجعة. 


لذلك قد يكون من المفيد وبمجرد الانتهاء من الموديل o‏ أن mic Cie pha ed tg‏ يوميا أو يوما بعد يوم حسب الاتفاق وفي مكان مشترك 
ومعلوم للجميع حتى يتمكن أي ي قسم من من اختبار التعارضات سهولة وفي أي وقت. 

وعندما Gb‏ دور ال BIM Manager‏ في المراجعة يقوم بتجميع كل colle‏ ال nwes‏ في ملف ال Navisworks‏ , وتتنوع أنواع الاختبارات داخل 

eb yl‏ إلى ثلاثة أنواع 


1- Hard Clashes , 2- Clearance Clashes , 3- Visual Clashes 


Hard Clashes Test : النوع الأول‎ 


ويمكن في هذا النوع اتباع نفس التتابع الذي أشرنا ا i LL‏ الاختبار E‏ يلي i‏ حيث لا يتم 
البدء في اختبارات أي مجموعة إلا بعد حل تعارضات الجموعة التي تسبقها 


Test Group 1 - Ductwork & Gravity Piping 


Ductwork vs. Structure 


Gravity Piping vs. Structure 


Ductwork vs. Gravity Piping 


(Test Group 2 - HVAC (Ductwork and Piping 
HVAC vs. Structure 

HVAC vs. Plumbing 

HVAC vs. FP 

HVAC vs. Electrical 

Test Group 3 - Plumbing 
Plumbing vs. Structure 
Plumbing vs. FP 

Plumbing vs. Electrical 

Test Group 4 - Fire Protection 
FP vs. Structure 

FP vs. Electrical 

Test Group 5 - Electrical 


Electrical vs. Structure 


زلا بد قبل اجراء obs!‏ أن يتم الاتفاق على مقدار السماحية الذي يمكن التجاوز عنه ويتحد يتحدد هذا dI‏ تبعا للمرحلة التي بصددها 
المشروع فيمكن ان يكون في حدود 10 مام مثلا في مرحلة التصميم بيغا يكون 5 مام فقط أو أقل في مرحلة التنفيذ 

Clearance Clashes Test : النوع الثاني‎ 

وفي هذا النوع يتم اختبار تحقق المسافة الأدنى التي يجب أن تكون بين أي عنصرين لاعتبارات فنية أو لاعتبارات التركيب أو الصيانة 
النوع الثالث: Visual Clashes Tests‏ 

وني هذا النوع يتم اكتشاف الأخطاء التي لا يمكن اكتشافها بشكل Sl‏ » حيث يتم التجول داخل المبنى الطابق تلو الآخر والغرفة تلو 
الأخرى واجراء boe‏ دقيقة والتأكد من وجود كل عنصر ي مكانه الصحيح. 

وني النماية esi;‏ ال BIM Manager‏ بإعداد تقارير التعارضات والمشاكل التي تم اكتشافها من خلال (Clash Reports) eU JI‏ ويحسن 
أن يقوم بتصنيف هذه التقارير إلى جزئين 


ا جزء الأول » يضم كل التقارير التي يظهر فيا Pls KA‏ من المسئول عن حل التعارض فتوجه إليه مباشرة. 
الجزء الاق quu geri‏ التي يكون فيها حل التعارض مسئولية مشتركة بين أكثر من ed‏ » فيتم عمل اجتاع مشترك بين هذه الأقسام 
للوصول إلى الخل SEL, JEM‏ القرار المتاسب لل كل تعارض على حدة . 


وهكذا بشکل دوري يتابع ال BIM Manager‏ التنسيق بين جميع التخصصات واختبار الموديل إلى ان يصل LLII d‏ إلى ما يسمى بال 
Free Clash Model‏ . 
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الريفيت mep‏ لتصنيع الاجزاء 


أثناء نمذجتك للدكتات فإنك ترسم الدكت ch‏ طول بيغا فى ي الموقع يتم تقسيمه الى clo‏ ونضيف 
الحوامل support‏ توجد أداة داخل الريفيت à acl‏ هذاء 


Standard MEP elements MEP Fabrication Parts 


me 


للدخول فى الاعدادات اذهب الى systems‏ اختر ‘fabrication‏ 


| Systems | Inset Annotate Analyze Massing | 
Duct Fitting = 
- fs 


Duct Accessory 


Air Fabrication 
Terminal Part 
HVAC 3 | Fabricatio 


_ من configuration fabrication‏ نختار هل سنعمل بالوحدات الأمريكية أو البريطانية؟ 
_ من service Unload‏ نختار ما ترید العمل به ثم نضغط add‏ لتنتقل الى .service load‏ 
_ اضغط ok‏ و الان اختر fabrication‏ لتظهر لك AEG‏ على اليمين تختار منها الأجزاء: 


يمكنك عمل ductworks‏ من خلال اختيار الأجزاء و توصيلها. 


Fabrication Settings x 


Fabrication configuration | Connection Indicators 
Fabrication configurations Fabrication profiles 


Revit MEP Metric Content V2.0 Global 
Revit RME Metric Content and Database 


Fabrication services 


Reload Configuration 


Unloaded services cannot be added until the configuration has been reloaded. 


Unloaded services Loaded services 
i Ductwork: (1000PA) ^^ i Ductwork: Ductboard 
i Ductwork: (1500PA) i Electrical: Busway 
i Ductwork: (2500PA) i Electrical: Ladder 


i 

f 

| 

| Ductwork: (250PA) 

i Ductwork: (500PA) i 
| Ductwork: (750PA) i 
| Ductwork: Flue Duct - MultiShape i 
| Electrical: Wire Basket | ; 
| Electrical: Wireway j 
| Piping: ABS 

| Piping: Carbon Press Fittings 

: 

H 


«-- Remove 


i Piping: Copper Brazed 
LPipinaCopperPress Fit 0 007 zi 


Learn how to set fabrication configuration and services | OK 


Be بل‎ 


Edit Rotate Toggle 
Part Part Connector 


Cancel 


Modify | Place Fabrication Part 


Options 


= (5S 3« ^ MEP Fabrication Parts 


Service: Ductwoi 


Group: Rect 


one | م‎ | 
5 Straight 


E. 
Space Rotate 


Up Arrow Toggle connector 
HT Hide or show this tooltip Square Elbow 


Radius Elbow 


_ لتعديل الخصائص نحدد القطعة و نذهب لحد more parameter‏ 


El 8 | Edit Part x 


^ Dimensions Connectors 
Select v | Properties 


jon | Edit MEP Fabric 
Dimension Setting Value 

Width Value 600.0 

J Depth Value 400.0 

Length Auto j 1220.0 


Straight 
Default 


MEP Fabrication Ductw 
Constraints 
Reference Level 
Offset 
Slope 
Start Offset 
End Offset 
Primary End 
Main Primary Width 
Main Primary Depth 
Dimensions 
Length Option 
Length 


Size 
Top 
Bottom 
Mechanical 3 > 
Specification 
Part Material Learn how to specify fabrication part properties Cancel Apply 
Insulation Specificatio! 
Fabrication Service Ductwork: Ductboard 
Weight 9.875 kg 
More Parameters 


fabrication to design و ذلك بتحديده ثم اختيار‎ fabrication إلى‎ tray cable or pipes & ducts تحويل‎ US 


1 
p 


: ?" || Desianta | s 
EEILI ¥ [Fabri] Design to Fabrication 
Select > Properties | Clipboard | ^ Geometry View | Measure| — Create [ras تاجن‎ generic pats to fabikallon parts 
Width: ~ Height: 


Select one or more generic parts or an entire system. 


MEP Fabrication Parts 


Properties. x 


ction: Improved Optimization - Section - 56750. M. Systems - 2017 - Start 
Service: [ADSK - HVAC: Supp > 


Group: | Rectangular 


: = a 
imensions Ra 
Mechanical D 1 e 5 f Straight Square Bend 
Design to Fabrication = =) © & 


Radius Bend Elbow 

: | 

Comments Selecta fabrication service to use for conversion: | Press F1 for more help 

Mart و‎ 3 
Properties help. Ar ye. | 4 
[ai Floor 1 
3D View: Sample 010 n 
Floor Plan: Sample 01 2 - | 7^7 Transition  Mitred Offset Û | 
Sars rcm D 
8-11 - Improved Optimization 3 = = = — 


Floor Plan: Improved Optimization 
Section: Improved Optimization - Se 
@ 12- Trim and Extend 
Floor Plan: Trim and Extend Plan 
m 
3D View: 3D Elec 
3D View: 3D Ground Level Coordinat 
3D View: 30 Plumbing 
3D View: 3D Second Floor Coordinat: 
3D View: 3D Triage 
3D View: 3D View 1 
3D View: 3D View 2 


0 © 


Radius Offset Tee 


e Q 


Radius Tee ^ Reducing Bend 


| Settings... 
Click to select, TAB for alternates, CTRL adds, SHIFT unselects. 7 mr" EEE © 4 5 © 5 © د‎ 


4 Hn J 0 


_ لاضافة ال support‏ يمكنك الاختيار من group‏ نختار hangers‏ 


41 - 30 View: (3D) 


x ?* + MEP Fabrication Parts x 
Service: HVAC: Ductboand. 5 
7 » Group: 
Ductboard 
yı Edit Type Round 
100 ]- In Line Equipment 
1 End of Line Equipment 


Medium n - 3 T 
Show Original 

Edit J 

Edit 


Coordination 


By Discipline 


Default Analysis Di. None. 
Sotodsdphna HVAC 

Sun Path - 
Project Browser - Projecti x 


Ceding Pans (Panta del controsoffit 


ion (Prospetto edificio) 


f Schedule Quantities 


30 View: BO) 
View Scale 


Detail Level 
Parts Visdbiity 
Vieubáity/Graphscs. 
Graphic Display Op. 
Discipline 


Show Hidden Lines 


Views (Dscipkna] 
Coordination 


Mechanical 


draco 


legends 


© Sheets (tutto) 


7 Families 


Ready 


ستجد busway Ua]‏ وهو غير موجود في RELI‏ الافتراضية للريفيت و كثير من ندسي كهرباء يسألون Ale‏ 


ابريل 2017 


العدد الثامن عشر 


المتغيرات في الريفيت 2 


في مقال سابق في العدد 16 من مجلة بي آرابياء تحدثت بشكل عام عن أنواع المتغيرات في Eby‏ الريفيت 
Autodesk Revit‏ ثم انتقلت لتفاصيل أكثر عن متغيرات المشروع project parameters‏ ومتغيرات 
Element parameters pail‏ وبالرجوع UA‏ السابق نؤكد على أن متغيرات المشروع هي متغيرات 
محلية (أي خاصة بالمشروع GLI‏ العمل فيه فقط) يمكن إضافتها في الجداول Schedules‏ ولكن لا OK‏ 
إضافتها في التصنيفات (s Tags‏ هذا JUL‏ سنسرد بعض التفاصيل الخاصة بنوع آخر من المتغيرات 
مم جدا وهي متغيرات العائلة .Family parameters‏ 


م/وسام احمد 


:Family parameters متغيرات العائلة‎ 


هي متغيرات Ale‏ خاصة بالعائلة ا جاري العمل بها LB‏ ولا يمكن إنشاء هذه المتغيرات إلا في بيئة العائلة فقط Family editor‏ ويمكن إظهارها داخل 
بيئة المشروع ‏ هو ا حال في بيئة ABW‏ ولكن لا يكن استخداما في الجداول أو التصنيفات داخل بيئة المشروع. ولعمل متغير خاص بعائلة ما يبحب 
تحديد نوع قالب العائلة أولا وتعريف ماهية العنصر المراد عمل عائلة له وذلك بالضغط على زر New‏ الخاص بمنطقة العائلات في واجهة الملفات الحالية 
Recent files‏ بالشكل x JUI‏ 


Families 


= 
a 


وبمجرد الضغط على New‏ في الشكل السابق تظهر نافذة لتحديد نوع العائلة المراد إنشاؤها «OE‏ 


parameters element‏ من e ale‏ آرابيا 16 تحدثت بشكل عام عن أنواع المتغيرات d à‏ الريفيت» ثم انتقلت لسرد تفاصيل أكثر عن نوع 


وبمجرد الضغط Je‏ زر à Open‏ الشكل السابق تفتح بيئة العائلة (Family Editor‏ وتختلف kél à‏ عن بيئة المشروع € بالشكل التالي: 


tag Metric Lighting Fixture wall based 

Metric Lighting Fixture 

Metric Linear Lighting Fixture ceiling ba 

Metric Linear Lighting Fixture wall base: 
wes Linear Lighting Fixture 

Metric Mechanical Equipment ceiling b 
kad Metric Mechanical Equipment wall base 
E Mechanical Equipment 

Metric Parking 

Metric Planting 

Metric Plumbing Fixture wall based 

Metric Plumbing Fixture 

Metric Profile 

Metric Profile-Hosted 

Metric Profile-Mullion 
zin Profile-Rail 

Metric Profile-Reveal 


H $3 gad È Pipe Conn 
P ipe Co 
OMM EG : 
G Cable Tray 
Control Electrical Duct 
Connector Connector @ Conduit C 


50 cm 


100 cm 


50 cm 


100 cm 


JS,‏ بسيط يمكن تحديد متغيرات خاصة بالأبعاد لعمود 


ولتعريف وتخصيص هذه المتغيرات نضغط على «Add parameter»‏ € بالشكل التالى: 


IX Model Line Æ} Model Text 


لآ 
Blend ® Swept Blend | f] Component‏ @ - 5 
B GB Revolve 回 Void Forms > [©] Model Group +‏ | 


Model Control Connectors 


baa Metric Duct Elbow 
Exi Metric Duct Tee 


E Duct Transition 
Metric Electrical Equipment 
Metric Electrical Fixture ceiling based 
Metric Electrical Fixture wall based 
Metric Electrical Foture 
Metric Entourage 
Metric Fire Alarm Device Hosted 
Exi Metric Fire Alarm Device 
= Metric Furniture System 
Metric Furniture 
= Metric Generic Model Adaptive 
[xi Metric Generic Model ceiling based 
Ez Metric Generic Model face based 
Ej Metric Generic Model floor based 
Exi Metric Generic Model line based 
Exi Metric Generic Model Pattern Based 
ES Generic Model roof based 
= Metric Generic Model two level based 


4 " 
Filename: Metric Generic Model 
Files of type: | Family Template Files (*.rft) 


ew Man 
O Extrusion © Sweep 


Select | Properties Forms 


Project Browser - Family x 
3 O, Views (all) 


Floor Plans 
Ref. Level 
Ceiling Plans 
Ref. Level 
3D Views 
View 1 
Elevations (Elevation 1) 
Back 


اس 


- O a 
| 
| Parameter Type 


© Family parameter 
Geometry Modify Mea: (Cannot appear in schedules or tags) 
v Wallcenterines v | Label: None | Instanc Shared parameter 


(Can be shared by multiple projects and families, exported to ODBC, and 
appear in schedules and tags) 


| «Add parameter...» 
50 cm Depth = 100 cm 
Width = 100 cm 


Type of Parameter: 


| _ Group parameter under: 


z‏ ت 
Tooltip Description:‏ 
<No tooltip description. Edit this parameter to write a custom tooltip. Custom t...‏ 
Edit Tooltip.‏ 


Width = 100 cm : 
Coma Cancel Help 


‘Depth = 100 cm 


gi. 


E K DY =‏ و .سه 
Modify M saw e, 5‏ 
By Pum e © it =‏ | 


Select > | Properties Clipboard Geometry Modify 


Family Types 


Name: 
Family Types 
Parameter Value Formula Lock E 
Materials and Finishes R 
Structural Mater z 
Dimensions 2 a 
Di 50.00 cm = 5 
wi 50.00 cm 2 r Parameters 


ally‏ بمجرد الضغط علا تظهر نافذة تشمل جميع المتغيرات الناصة التى تم عملها للعمود كا بالشكل التالي 


ولإضافة متغير جديد & الضغط على زر 404.... تحت تبويب Parameters‏ فى الشكل السابق» وللتعديل فى أى متغير يتم الضغط على زر 
Modify‏ .. الموجود أيضا تحت تبويب Parameters‏ في الشكل السابق لتظهر نافذة التحك في المتغير نفسه: 


-一 


Parameter Type 
©) Family parameter 
(Cannot appear in schedules or tags) 


Shared parameter 


(Can be shared by multiple projects and families, exported to ODBC, and 
appear in schedules and tags) 


Type of Parameter: 


Eroup parameter under: 


Other | 
Tooltip Description: 
«No tooltip description. Edit this parameter to write a custom tooltip. Custom t... 


| Edit Tooltip... 


«I I Help 
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إن دراسة موضوع الأمان والسلامة أثناء البناء من الموضوعات التى يجب أخذها من ضمن أولويات أي 
مشروع وخاصة المشاريع الكبيرة لما لما أهمية على العاملين بالمشروع سوام ال of‏ مبعدسي:فلدراوث 
التي تقع في مواقع البناء متعددة ومتكررة وخحاياها بين إصابات كارثية وحالات وفاة. ولعل من أكبر 
حوادث مشاريع البناء مؤخرا هي حادثة سقوط رافعة في الحرم الم حيث تسبب سقوطها وفاة 108 
حاج وإصابة 238 آخرين» ولا ننسى وفاة 27 شخص خلال بناء جسر بروكلين» وني فنلندا واحدة من كل 
أربع حوادث مبنية قاتلة في جال البناء. 


وعلى مستوى الشرق الأوسط كانت نسبة 3896 من وفيات البناء في دبي بسبب عدم كفاية الإشراف, 
ونسبة 2596 بسبب نقص التدريب» وني المملكة العربية السعودية كانت نسبة الإصابات المهنية 48% في 
صناعة البناء والتشييد عام 2011م, وفي الكويت كانت نسبة الإصابات تنيجة السقوط من إرتفاع عالي 
ple 33.2%‏ 2007م. كل هذا بالإضافة إلى نسب الإصابات المتكررة مثل: 


نسبة 396 من العاملين في قطاع البناء يعانون من أمراض بسبب العمل. 


نسبة السقوط من مكان عالي في مواقع البناء تصل إلى 36.596( وقد حدث في أحد المواقع التي 
عملت بها حيث سقط أحد المهندسين في أحد الفتحات ما تسبب في وفاته. 


نسبة الإصابات نتيجة مناولة الأشياء 12.696. 

نسبة الإصابات من الكبرباء واللحام 8.696. 
eed lie‏ الإقرار Ob‏ هناك f‏ من الحوادث لا يُستهان بها أثناء البناء أو أثناء التشغيل والصيانة والتخطيط التقليدي للسلامة يعتمد على الملاحظات 
اليدوية i, SoM‏ وهو كثيف العمالةء ويستغرق By‏ طويلاء وبالتالي غير فعال إلى حد كبير. فكيف يمكن للبم تقليل هذه الحوادث؟؟! 


وعلى سبيل JEL‏ في التجارب العملية الخاصة بهذا الموضوع» أصبحت مدينة نيويورك عام 2012م أول بلدية في الولايات المتحدة توافق على Eby‏ 
(خطط سلامة الموقع ثلاثية الأبعاد) والذي يستخدم OLE,‏ نمذجة معلومات البناء (البيم (BIM‏ للسماح لصناعة البناء والتشييد بوضع خطط سلامة 
للعاملين بالموقع. ومن خلال هذا البرنائج يمكن أن تقوم إدارة GLU‏ في مدينة نيويورك بجولة فعلية لامواقع» Oly‏ ترى خطوة بخطوة كيفية بناء المبنى؛ 
وتصور تعقيدات GU‏ والتحديات؛ والتحقق من توافق القواعد الأساسية قبل المراجعة اليدوية. 


uad! colle 
دج خطط السلامة في التصميم من خلال البيم.‎ H 


188 السيرعلى منج تصنيع shal‏ مسبقا بالمصنع Prefabrication‏ قدر الإمكان بدلا من العمل بالموقع, لتوفير بيئة مُرتبة وآمنة حتى يقل Jie!‏ 
وقوع الموادث: WE,‏ تكتولوجها اليم من صنع الأجزاء بدقة خالية وطباعتا بالطابعات ثلاثية الأعاد جيك pets‏ العمل في de all‏ 
c 3‏ هذه الأجزاء. 


Safety ai os ze 5 3 E reru pede 

Safety afety aims 3 : مدير إدارة سلامة الشركات‎ Tony O'Dea أوديا‎ d» deg 

فى شركة جيلبان : management Teenage‏ 

Safety communication i 1 

i Th Ee TN سس‎ e NET e Ep nri Tae ساس لاسا الس‎ Ee Fe Gilbane's Director of Corporate Safety 
Safety plans : ١ 

‘Introduction: oun 8 。 l= E ا‎ qs 
Site plan ‘of useand : Prefabrication E التصنيع‎ iLE UJ (لقد اتاحت‎ 
Preparing Construction tuse pháSe.: المدعوم من البم القضا شرات الآلاف من املد‎ 
phase phase : : من الرحلات‎ uod بحن‎ e كوم من‎ 

على السلالم والمصاعد وآلاف الساعات من العمل المُرهق : 

Production model : 


وأنشطة البناء العامة فى حالات صعبة هندسيا) 
۸ يكن للبيم تقييم الخاطر قبل البناء وتقليل إعادة : : BIM based BIM based‏ 
تكرار عملية وحذفها نتيجة اكتشاف تعارضات ١ ......١‏ 1ب بدا ee‏ __ 
أثناء التنفيذ فضلا عن تنفيذ مارسات السلامة 


داخل موقع العمل. 


Building 0‏ 
8 تحليل مخاطر السلامة, تستخدم الشركات Model‏ 

أدوات Le,‏ لفحص غاذج البيم بسرعة لمعرفة 

المشكلات. مثل: 


8 فتحات الأرض والسقف. 
UN‏ مواقع تخزين المواد. وقربها من صنابير 
الحريق والمياكل الجاورة. 
i Library 5‏ 
zx. ×‏ للمنحدرات على | Construction‏ 
A‏ لتصميم لد > لموقع, à of Safety‏ 
dk‏ ذلك مسافات b gal‏ لأعلى Best Practices Actions‏ 
واسفل» ومواقع الدخول والخروج. 


Fig. 1. Framework for implementing an automated rule-based safety checking in BIM. لما‎ T جم موا قع العمل المؤقتة و‎ X 
الزمنية.‎ 


R‏ متطلبات التحك في التعرية 
والترسيب. 


8 أفضل مسارات العمل في الموقع. 


مثلا يمكن عمل جداول للغرف ومساحتها والميل بها و تحديد نوع الخطر و نسبة وقوعه» وتلوين مساحات الغرف المتوقع حدوث خطر بها بلون أحمر داخل 
النموذج. والأشكال التالية توضم نماذج لذلك: 


Analysis Results | 4 ويتم تنسيق أحكام السلامة اللازمة و باستخدام نموذج الى‎ 
Hazard Severity 12.000000 | Bas Lock Cl pascal ها يكن‎ able ur a 
"Hazard Type MEER oN SESS hh ENS و‎ ES VEN NE Te OONA و‎ ETE eats و وار ان‎ EEO او و‎ | le 13) s Red t^ Een pue 
et ——— ممم مه ممم مهمه‎ i كانت المسافات غير كافية بين صنابير الحريق.‎ 
Hazard Probability :4,000000 : ——— 
Hazard Comment ‘Carpet fraid at entrance i تين ا يتك‎ 


#مممم ممم نم مر ممم ممم نميه مم مم مره مره مم همه مم مره مه ممم متهم ره مم ممم رم متم مهم مم م م مره ممم ممم رم متم م ممم م مره ممم مم مم م رم مم ممم م ممت ممم مم ممم رم ممم ممم ممم ممم ممم 


1- التعريق: Cay pad‏ وتحديد الأماكن غير BAA‏ 
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«Risk Matrix» 


B E D E F 6 
Level ! Hazard Type Hazard Probabilty Hazard Severty | Risk Matix — Hazard Comment 


2- المتطلبات العامة: "y‏ العامة طرق ا حماية التي ينبغي تطبيقها 
في سيناريو معين. 

3- معايير الوقاية: نظام منع pa!‏ 
من خلال برام ا محاكاة sad‏ 
الأماكن التى يحب عمل Ug ale‏ 


عمل ila‏ حول الأماكن التى يمكن 
أن يسقط منها أحد العمال 


ONS X‏ عمل محاكاة مغلا لسقوط رافعة crane‏ أو 
حائط ودراسة المنطقة الع POLL‏ وكيف ONS‏ 
تجنب المشكلة وتجنب الاضرار. 


8 يكن المراقبة الحية لسير العمال باستخدام 
أجهزة استشعار والتنبيه في حال إقتراب العامل 
من منطقة خطرة i‏ تم إلتقاط البيانات 
المطلوبة في المرحلة السابقة, يتم استخدام الأساليب 
الحسابية لإنشاء Shale‏ السلامة التي تستخدم 
بعد ذلك لوضع خطط فعالة للسيطرة على خطط 
السلامة E UI‏ منع التعارضات» إزدحام 
العمال والمعدات, والإعتراف بالمناطق الخطرة على 
الموقع من بين جوانب نب ارق . جميع البيانات لني 

تم جمعها يمكن أن & استخداما في نماذج | 

med‏ السلامة الفعالة Ke‏ استخداما لمشاريع P‏ المستقبل. 


Bluetooth المواتف الذكية كجهاز استشعار وتحديد مكان العامل» حيث تعتمد على إستغلال تقنية‎ à iBeacon 45 يمكن استخدام‎ M 
نظام التموضع العالمي‎ à بالإضافة إلى بعض الحساسات الموجودة‎ accelerometer 45,41 ومقياس‎ 4 yu à الموجودة‎ Low Energy 
Jis Sl, تقنية البلوتوث تتعرف على موقعك‎ nm بكل بساطة إرسال واستقبال إشارات لاسلكية‎ TD وذلك لتحديد الموقع,‎ 
وبذلك‎ Aires أو منارة تقوم بإرشاد المستقبل عن أماكن‎ (Sey هذه الاشارات مجتمعة لتعمل (كرشد‎ cs ole, عبارة عن‎ iBeacon 
من‎ e? عمل تطبيقات إرشادية أو تسويقية بالإضافة إلى إستغلال هذه التقنية فى ي التحكم عن بعد بالأجهزة وعمليات‎ à تفتح أفقاً جديداً‎ 
Beacon على تقنية تقنية ال‎ ilal التكنولوجيا‎ es على‎ JU. ar db والشكل‎ «eu خلال‎ 

X‏ مكين محاكاة مرافق التشغيل والصيانة Facilities O&M planning‏ - مع عوذج c‏ بمثابة محاكاة نموذجية افتراضية, يمكن للشركات العمل 
bl fly gel tay ep Thal ET‏ 


ببلرازابيا = 


K 


OSHA/Best Practices Table-based Parameters السلامة‎ GS 
OSS - اليومية‎ 
Rule Natural Language Rules Parameterized Rules ig dad: 
لمدير: ى السلامة‎ 
(1) ne iei ey e» الوصول إلى‎ 
ogic-based mad, ng. P: á 
g pping. بهم في موقع‎ | 


Model =| Building Model 


BIM Model Preparation 


Geometry, name, type, attributes, etc. 


(4) Rule Chec 
Graphical rep 


table, Q.T.O.,'€ 


"latform 


Revit, Navisworks, Tekla CM Solibri Model Checker 


Report 


g, solution 


(5) Corrective Actions Communi 
Visualization, Work Task Assignments, 
Installation and Removal, etc. 


Field Protective Safety Equipment 
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Warning! Material 
Storage is too close to 
Fire Hydrant! 


صورة لاستخدام Solibri Model Checker‏ للبحث عن المشاكل مثل موقع طفايات الحريق ومناطق تخزين المواد 


Masonry crew 
workspace 


مثال على بحوث البناء الجديدة لتحديد الخاطر Courtesy Dr. Yong Cho and Kyungki Kim . dacs)‏ 
أقنى مشاركة هذا Júll‏ مع مديري المشاريع لعله يساهم في إنقاذ روح إنسان 


£32 قال الله تعال فى سرن الماقدة آية‎ 
النّاسَ‎ el GR Wt as ce الئاس‎ JS URS oN فَسَادٍ في‎ I LE io Uus JS من‎ BI oae] بني‎ je e AUS أجل‎ sn 


er 


The Use of BIM to Enhance the Management of Health and Safety Risk X 


2017 Jal — عدر‎ Gal! ous! 


i BIMarabia 18 April 2017 


Eddy Krygiel Bradley Nies : الكاتبين‎ 

الكتاب عتم بالاستدامة وعلاقتها بال BIM‏ وكيف ينموان معا 

كفاءة الطاقة هي الآن واحدة del c»‏ معظم معايير لتقييم تصميم المبنى المقترح» هنا b‏ ال BIM‏ ويقدم خدماته من خلال عمل محاكاة للمبنى حيث 
يعتبر ال BIM‏ وسيلة وأداة لتحقيق الاستدامة 


الكتاب مناسب حتى لمن لا يعرف شيء عن الاستدامة ولا نمذجة معلومات المباني» حيث خصص أول فصل لشرح الاستدامة وأهميتها وتأثيرها على 
المبانى والاستفادة من الموارد البيئية الجانية ويضرب مثال بالحرم الأكبر فى جودة البناءء والفصل الثانى مخصص لمشاكل نظام الكاد التى أدت إلى ظہور 
عذجة معلومات البناءء ab‏ الفصول عن الدع بني الاستدامة وعذجة معلومات البناء وتحويل العمليات التقليدية إلى عمليات العمل الجديدة التى 
تعمل على دج فريق التصمم كله والتأكيد على الحاول الخضراء من البداية 


ويختم الكتاب الفصل السابع عن مستقبل الاستدامة ونفذجة معلومات البناء 


EDDY KRYGIEL BRADLEY NIES 


FOREWORD BY STEVE MCDOWELL, FAIA, LEED AP. 
PRINCIPAL AT BNIM ARCHITECTS 


EE BEEN 


SERIOUS SKILLS. 


aad Aen [ي‎ 
Handaz 


موقع متميز لتحويل CAD‏ الكاد Model BIM 3D |J!‏ 
ادخل على صفحه : 

http://www.handaz.com/ CAD2BIM/NewProject 
ادخل الأدوار و ارتفاعاتها‎ 


Building Information Remaining: 25 Handaz Units 


= = © 
= f | 4000 © 
z f | 8000 © 


ارفع ملفات ال dxf‏ 


Building Information Remaining: 25 Handaz Units 
Drag & Drop Your DXF Files Here 


Click to open the file Browser 


لي يعمل الموقع بصورة Arcs?‏ لابد ان يكون امتداد dxf Call‏ و ان يحتوي الملف الواحد على دور فقط و كل الأدوار لها نفس نقطة 
perl‏ 
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BIMarabia 18 April 2017‏ امه 


http://www.handaz.com/ 


Phone: (002) 01025712200 
Phone: (002) 01026623085 
Address: Smart Village, BS Alexandria Desert Rd, Giza Governorate 12577 


Email: 


£ 
5 
E 
E 
rr e 


Future BIM » 


Implementation EE. E 


7) powereo ey PROJECT QATAR 


fo‏ مستقبل البهم لامرة الثالثة على التوالي في قطر نحت تنظيم 
Advanced Meetings & Conferences‏ 


و بتغطية إعلامية من BIMarabia al‏ 


padl الزمن‎ ie ye المشاريع المعقدة‎ "nr NE iud Lilly sl RET n 


من أسباب تزايد استخدام دولة قطر لتقنيات البم: 


o‏ قطر هي أسرع أسواق البناء والبنية التحتية نموا في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تبلغ قيمة مشاريعها js‏ من 200 مليار دولار بحلول 
عام 2021. وجود مشاريع ضخمة تتطلب مواصفات ودقة وسرعة عالية في التنفيذ منها (استادات كأس العام ومشروع قطار أنفاق الدوحة 
وكثير من مشاريع البنية التحتية التابعة (JUAN‏ 


فعاليات اليوم الأول : 


اللقاء الأول مع دكتور جمال وهراني معماري من جامعة قطر ورئيس BIM-Q‏ وكان عن تطوير كود ومعايير قياسية للبم في دولة قطر » ومزايا 
وفوائد استخدآم البيم في صناعة البناء والتشييد في الدولة من حيث الكفاءة والوقت والتكلفة وتعزيز الفرص EW‏ والتواصل. 


ثم ume e‏ نشوان داوود من ° o University Teesside‏ الأكواد حول العام و ما hll G‏ الدولية e à Ax Jall‏ أنحاء العالم؟ ولماذا من 
الضروري أن يكون هناك توحيد led)‏ € 


وضرب مثالا LLE‏ بالمعايير القياسية الخاصة بالمملكة المتحدة 
اتبع ذلك نقاش مفتوح عن كيفية دع التشريعات Elly‏ لاستخدام تكنولوجيا اليم في مشاريع البناء الضخمة. 
E‏ طرح عدة تساؤلات ilge‏ 
$ هل هناك أي معايير دولية ينبغي إتباعبا أم هل ينبغي تحديد معايير قياسية أكثر توائم مع متطلبات الدولة حل المشاريع ؟ 
Rs S‏ تجنب التسرع في تطبيق عملية تقنيات البيم مع انتظار ES‏ غير واقعية ودون دع الإدارة؟ 
wlll ale g‏ التي تسهم بفاعلية في رفع كفاءة القيمة المكتسبة من المشاريع؟ 
أدار الجلسة : عمران محمد» مدير dol‏ بم / مستشار HQ AEB, gy‏ 
و شارك فيها محمد emt‏ مدير إدارة .ECG qe‏ 
$3 دوبريانو[2051] « مدير قسم المساحة من Gleeds‏ 
محمود gl‏ واصل « group sultan‏ 
تلي ذلك استراحة قصيرة لتسمح بالتواصل وا حوار بين الحضور 


العدد الثامن عشر 


تلاها حديث أمين تواق, مدير e‏ في أستاد لإدارة المشاريع عن الميزة المضافة لادارة المشاريع والانشاءات عن طريق استخدام البيم بمشاريع 
مؤسسة قطر 

حيث شرح كيفية استخدام التقنيات المتاحة والتنسيق فيا بينها تحت سقف البيم لرفع كفاءة الاستلام والمتابعة والتدقيق للمشاريع الختلفة ووضع 
استراتيجيات متابعة تحقق أعلى كفاءة 

وعن استخدام الم à‏ الصناعات المكملة للانشاءات تحدث فيليب جانسينس Janssens Philip‏ مدير قسم التكنولوجيا له فيكتوليك Victaulic‏ 
حيث عرض كيفية التنسيق بين المنتجات التي تقدما الشركة Elly‏ المستخدمة لرسم وتطور CHI‏ البنائية للمشاريع وكيف قامت الشركة 
بتطور برامجها المكملة الخاصة والتي تخدم كامتدادات EL)‏ المستخدمة في السوق لتسهيل ALE‏ الرسم والنمذجة والربط مع المنتجات الحقيقية 
للشركة ومع احتياجات المواقع 

استراحة اخرى لاستكال النقاشات ALL‏ وتوطيد العلاقات 

ثم eae‏ بيسرات سلهان Solomon Bisrat‏ مدر اليم بشركة أتكينز عن كيفية تطور شركته لجموعة متكاملة من المعايير والملفات المساعدة 
واستراتيجيات العمل لمشروع مترو الدوحة 

ألحق ذلك تقدمة لتامر عبدالقادر مدير البيم من بارسونس Parsons‏ قطر عن تحديات تطبيق البيم في البنية التحتية والفهم الحقيقي لمفاهم البيم 
في السوق القطري 

ثم قام pall‏ التنفيذي لامؤتمر بسرد بعض الملاحظات ودعا الحضور الى الغداء 

ختام اليوم الأول كان عن طريق ورشة عمل مشتركة بين دكتورة نى صليب أستاذ مشارك في التقنيات الإبداعية والبناء قسم هندسة التصميم في 


جامعة ميدلسكس Middlesex‏ ببريطانيا و ممندس نيكي دوبرينوا حيث قامت بتوضيح الطرق الختلفة المتبعة للحصر وإدارة الكبيات والتكاليف 
تلاها التحدث عن إستخدام إدارة التكاليف لتقنيات البيم و فهم وتحسين العمل التعاوني بين جميع أصحاب المصلحة الأطراف المشاركة في 


المشروع للحصول على أعلى استفادة من استخدام البيم في حصر OLA‏ وحساب التكاليف وتقليل المالك , وسهولة تنبع التغيرات وتسجيل 
وتخزين المعلومات المنتجة. 


بدأ اليوم بكامة افتتاحية للدكتور نشوان داوود وتقدمه للكامة الرئيسية pal bial all‏ ماثيوز, مدير التنمية الدولية» فريق عمل cdl‏ للإتحاد 
الأوروبي؛ وتحدث عن البي في دول أوربا واستخدام البيم في المشاريع العامة في أوروبا لرفع N a, Lees‏ 
وزيادة الوعي عند العملاء ‏ والمهندسين المعماريين والاستشاريين المندسيين بتطبيق أفضل الممارسات لاستخدام تكنولوجيا البي في البلدان 
الأوروبية, € £5 المزايا والقيمة المضافة منذ تنفيذ البيم في المشاريع الكبيرة للاتحاد الأوروبي. 


2 due عن‎ Townsend & Turner , Consultant BIM Senior ,Roux ue Etienne d Jm اول‎ m. dd نحدث إتيان لي دود‎ a 


أتبع ذلك نقاش مفتوح Td‏ عدة أسئلة والاستاع لاجوبتها عن القيمة المضافة والاستفادة من تطبيق تقنيات edi‏ علي الاجراءات المتبعة في 
الآنشاءات بداية من مراحل التصميم وصولا إلى إدارة المشروع من قبل المشغل 


أدار النقاش نيكي دوبرانوا واجتذب اطراف الحديث أمين تواتي ,ريجارد ابو ياكوا وإتيان لي روو 

استراحة قصيرة تم WIE‏ توضيح وجهات النظر الختلفة والتحاور 

حلقة النقاش: 

أتبعا ذلك نقاش مفتوح آخر بطرح عدة أسئلة والاسعاع لاجوبتها عن الاستدامة والمباني الخضراء بين كل من 
حمودة يوسف رئيس الاتصالات مجلس قطر GLA‏ المخضراء 

محمد حسن» مدير e‏ بشركة ECG‏ 

ابراهيم كوكاجوز مدير مشروع لوسيل المدينة ASH‏ 


2 [中山 


ثم استمعنا إلى محاضرة متعة للدكتورة هى صليب عن أحدث الابتكارات و انواعها وكيفية الاستفادة منها في تطبيق صناعة اليم 


MSc Leader Programme ,Construction and Technologies Creative - Professor ,Saleeb Noha .Dr BIM in innovations Recent 


UK ,University Middlesex , Technology & Science of School , Management Modelling Information Building 


أتبع ذلك ورشة عمل عن كيفية تعام القدرات الجديدة للبم وتطبيقها تخللها شرح ls‏ لكيفية قياس قدرة الشركات والمشاريع وحتى الأشخاص de‏ 
تطبيق تقنيات البيم للدكتور بلال سكر و الدكتورة نى صليب و تم توزيع مصفوفة تساعد في تقيم أداء البيم للشركة 
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البناء 


بالكاد. يمر اسبوع أو اثنان دون أن نسمع عن مبادرة وطنية جديدة لتبني نمذجة معلومات البناء (el)‏ في دولة أو آخرى. من الواح جدا آن وتيرة تبني الیم 
صارعت بشكل كير JME‏ الغاميين الماضيين وأن موجة التنفيدذ الرئيسية التالية Cas‏ قارة aos!‏ جود 
متواصلة يمكن كشفها في ألمانياء فرنساء واسبانيا حيث يبدأ الممارسين وجمعيات الصناعة في اصدار صوت المعركة 
ذاتها التى سمعناها سابقا من قبل في الولايات المتحدة, المملكة المتحدة, أسترالياء سنغافورة» ماليزيا ومؤخرا في كوريا 
والبرازيل. 


ما أن واضعي الضوابط يتسابقون إلى الأمام لنسخ واضعي الضوابط الاخرين أو تطوير أدلة برتوكولات وتوجيهات البيم 
الخاصة بهم, فإنه من المفيد مشاركة بحث عين الطائر المستمر مع المهتمين. بناءا على التعاون الجاري مع الدكتور 
محمد قاسم (جامعة تيسايد, المملكة المتحدة) فلقد تنا بالتحقيق ونقوم Whe‏ بتطور مجموعة من SE‏ الاعتاد الكلية 
ie)‏ مستوى الدول) التي تمدف إلى الإبلاغ عن استراتجيات نشر البيم على نطاق السوق. تعكس هذه TUI‏ 
Lite‏ الذي بدأ منذ منتصف ple‏ 2013 والمصمم لمساعدة (gol‏ الضوابط لتقي الجهود الدولية لتبني البم وتطوير 
المبادرات الخاصة بهم. 


أحد الغاذج [1] المعد للمشاركة هو نموذج تطبيقات الساسية (الشكل 1) والذي يحدد ثلاثة أنشطة التطبيق 
(التواصلء AS LEM‏ الرصد) Gilly‏ يعين ضد ثلاث منهجيات للتنفيذ (سلى» نشط وحازم) لتوليد تسعة أنشطة 
Lui‏ 


[A1] [A2] [A3] 
MAKE AWARE e EDUCATE ١ PRESCRIBE 


4 
> 


[B1] : ]82[ 1 (83] 
ENCOURAGE » INCENTIVISE ١ ENFORCE 


| CONTROL 


صورة 1: نموذج الاجراءات السياسية نسخة 1.4 


هذه الأنشطة الثلاث تشهد بإستمرار في الأسواق حيث يكون هناك دفع متعمد من الأعلى إلى الأسفل لنشر أدوات وسير عمل البيم. الختلفة هو كيفية 
ادارة كثافة هذه الأنشطة cas‏ أنواع اللاعبين de)‏ سبيل JEI‏ الحكومة؛ جمعيات الصناعة ومجموعات الممارسة) التى تقوم بجهد تنمية الضوابط 
[2]. لذلك, كل من هذه الأنشطة الثلاثة (التواصلء المشاركة والمراقبة) يمكن تناوطما في ثلاثة مستويات من الشدة DO (glo)‏ والحازم) المعبرة عن 
الإختلافات في المواقف الثقافية وديناميكية السلطة في مختلف الأسواق. الممارسون في دولة واحدة (على سبيل SEM‏ دولة في جنوب أسيا) قد يطلبون 
من حكومتهم اتخاذ نهج حازم bay‏ الممارسون في دولة اخرى e)‏ سبيل SEL‏ الولايات المتحدة أو استراليا) قد يفضلون نشط أو نهج أكثر سلبية. 


نشر الوعي: لاعب السياسة 
يعلم الجهات المعنية بأهمية 
وفوائد وتحديات النظام /|أ 


العملية من خلال الاتصالات 
الرسمية وغير الرسمية 
تشجيع: لاعب السياسة 
ينظم حلقات العمل وفعاليات 
التواصل لتشجيع أصحاب 
المصلحة على اعتماد النظام 
/ العملية 

ملاحظة: لاعب السياسة 
يلاحظ كما (أو إذا) اعتمد 
أصحاب المصلحة في النظام 
/ العملية 


يعطي المكافآت والحوافز 
المالية والمعاملة التفضيلية 
لأصحاب المصلحة في 
اعتماد النظام / العملية 
التتبع: السياسة 
يستطلع» ويراقب ويدقق 
كيف / اذا اعتمد النظام 
/ العملية من قبل الجهات 


لاعب 


العلاج: لاعب السياسة النظام 
NT‏ ي Dicit‏ 
الدقيقة التي يتعين اعتمادها 
من قبل الجهات المعنية 


فرض: لاعب السياسة يشمل 
(يحبذ) أو يستبعد (يجرم) 
أصحاب idad‏ على 
أساس اعتماد كل منهما 
للنظام / العملية 

التحكم: لاعب السياسة يحدد 
محفزات Agile‏ وبوابات 
الامتثال والمعايير الإلزامية 
للنظام / العملية المقررة 


المعنية 
جل ع ا 
كا هو مذكور في الجدول 1 الثلاث مناج للضوابط تدل على تكثيف مشاركة صانعوا الضوابط في تسبيل تبني البيم: من موقف سلبي إلى تح أكثر 
حزما. 
هذه الإجراءات الضبطية يتم نقاشها هنا بقليل من التفاصيل. غني عن القول» كل واحدة من هذه الإجراءات التسع يمكن تقسيمها إلى مهام ضبطية أصغر. 
على سبيل JL‏ الإجراء التحفيزي [82] يمكن تقسيمه إلى مهام تحفيزية متعددة: مثل [B2.A]‏ جعل النظام الضريبي أكثر ملائمة لتبني الب [82.2] 
وضع ساسية مشتريات [B2.3] 3 «e?!‏ تقديم صندوق ابتكار يرتكز el de‏ 


نموذج إجراءات السياسة يعكس مجموعة متنوعة من الإجراءات التى يتخذها صناع السياسة gl)‏ يمكن أن يقوم بها) في كل سوق لتسهيل تبني ed!‏ من 
المهم أن نفهم أن جميع المقاربات صا حة على حد سواء. مع ذلك من المهم لصانى السياسات لتحديد خليط من الإجراءات السياسية والتى تلى بشكل 
أفضل الاحتياجات الفريدة لأسواقها (الشكل 2) 


2017 |] 
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صورة 2: الرسم البيانى لعينة من LUM‏ اجراء السياسة نسخة 1.1 


e JI‏ البيانى لعينة من انماط اجراءات الساسية (الشكل 2) يوفر مقارنة سريعة لإنتشار الاجراءات المتخذة من قبل صانى الساسية في الأسواق الختلفة. 
يمثل كل نمط من الإجراءات السياسية التي تم اتخاذها gl)‏ التي Se‏ اتخاذها) من قبل لاعبي السياسة. على سبيل JEU‏ النمط أعلى اليسار يمثل نهج 
سلبى بالكامل (خلق ادراك + تشجيع + رصد)» في حين أن النمط الأيسر السفلي يشل خليط من النهج ال حازمة والنشط (العلاجي + تحفيزي + تتبي). 


ll ë 
الحلقة 21 : المكونات الثمانية لنضوج‎ 
سوق العمل‎ 


قد مر عقد من الزمن منذ أن نشرت الموجة الأولى من أدلة وبروتوكولات البيم الرئيسية من قبل أصحاب المصلحة 
المؤثرين في الدنمارك وفنلنداء Zig wy‏ والولايات المتحدة. ومن المؤكد أن الجهود الممتازة مجلس الشيوخ» و Statsby-‏ 
gg‏ و GSA‏ و USCG‏ قد مدت الطريق للاستراتيجيات الوطنية الحالية وخرائط الطريق والتفويضات الرسمية» والتي بدورها سوف مهد الطريق لامبادرات 
المستقبلية وسياسات نشر البيم. وني حين أن هذه المبادرات والسياسات تختلف في توقيت وكيفية ومن المسؤول عن تعزيزها / اعتادها في كل سوق» eB‏ 
تتصدى Lele‏ لنفس التحديات وتشمل مجموعة مشابهة جدا من عناصر السياسة. 


واستمرارا للمناقشات التي بدأت ني الحلقات 18 و 19 و 20 يقدم هذا المنشور نموذج مكونات نضج الماكرو معرّفا المكونات الضرورية لسياسة نشر البيم 
الوطنية. ويمكن استخدام النموذج من أجل: 

gU تقيم سياسة البلد ال حالية لنشر المعلومات المتعلقة‎ (I) 

(ب) مقارنة نضج الب مختلف البلدان» 


(ج) مساعدة صانعى السياسات على وضع سياسة وطنية شاملة أو سياسة نشر. 


ويرجى الملاحظة أولا أن النموذج قد تم تطبيقه من أجل تطوير سياسات نشر الب ويتم تطويره باستمرار بالتعاون مع الدكتور محمد قاسم (جامعة تيسايد Tees-‏ 
(side University‏ المملكة المتحدة (UK‏ 


ثانيء لا ينبغي الخلط بين مفهوم نضج البيم K‏ هو مستخدم في الحلقات الحالية والسابقة مع مستويات النضج البيم في المملكة المتحدة Bew and Richard)‏ 
2008( سيتم مناقشة الاختلافات والتشابه بين مفهومي مبدأ النضج وتطبيقات النضج في الحلقة 22. 

النموذج 

يحدد نموذج مكونات نضج الماكرو ثمانية مكونات تكميلية لإنشاء وقياس نضج البيم للبلدان وغيرها من المقايبس التنظيمية AKII‏ 


المكونات هي: الأهداف والمراحل والمعالم؛ الأبطال والسائقين؛ الإطار التنظيمي؛ منشورات جدية بالملاحظة؛ التعام والتعليم؛ القياسات والمعايير؛ الأجزاء 
الموحدة والتسلمات؛ والبنية التحتية للتكنولوجيا (الشكل 1). 
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شكل 1: مكونات نضج الماكرو نموذج v12‏ "أ 


ويمكن قباس هذه المكونات بشكل مستقل أو بالمقارنة مع بعضها البعض باستخدام مجموعة متنوعة من المقاييس. ولتقيم منخفض أو تقيم ذاتي» يعتمد 
نموذج نضج الماكرو على مؤشر نضج (BIMMI) ull‏ أو BIM Maturity Index‏ مع مستوياته الخمسة للنضج: 


‘(low maturity) خصص أو منخفض النضج‎ [T] 

[ب] النضج sal‏ أو المتوسط - المنخفض t(medium-low)‏ 

[ج] النضج المُدار أو المتوسط (medium maturity)‏ 

[د] النضج المتكامل أو المتوسط - العالي (medium-high)‏ 

(high maturity) Jl! الأمثل أو النضج‎ [a] 

وترد أدناه المكونات الغانية. لمساعدة القراء في إجراء تقيم سريع لنضج edi‏ في Pale‏ يتم تقديم خمسة أوصاف موجزة للنضج لكل مكون. ومع ذلك لإجراء 
تقيم أكثر شمولاء سيحتاج الباحثون في c Jud‏ وصناع السياسات والممارسين المستنيرين إلى تطبيق مقاييس إضافية خاصة بالمكون؛ والذي يتم أيضا تحديد 
عدد منها. 

1- الأهداف والمراحل والمعالم: 

ويمفل المكون الأول توافر أهداف واضحة لسياسات بي محددة, ومراحل القدرة المتوسطة, ومعالم النضج القابلة للقياس التي تفصل الوضع MEN‏ عن هدف 
مستقبلي قابل للقياس. قد تكون أهداف ومراحل ومعالم سياسة gl‏ موجودة بشكل منفصل أو ضمن إستراتيجية البناء الأوسع للبلد: 


3 (low maturity) b (medium-low) © (medium maturity) d (medium-high) e (high maturity) 
There are no market- There are well- BIM objectives, BIM objectives and BIM objectives and stages 
scale BIM objectives defined macro BIM stages and stages are integrated are continuously refined 
or well-defined BIM objectives, milestones are into policies, processes to reflect advancements 
implementation implementation centrally managed and technologies and in technology, facilitate 
stages or milestones milestones and and formally manifest themselves process innovation, and 

capability stages monitored within all other macro benefit from international 
maturity components best practices 


Other component-specific metrics include: The Availability of Long-term Objectives to Guide Market Adoption; Availability of Capability Stages 
to Guide Market Adoption; The Availability of Maturity Milestones to Guide Market Adoption, ... 


جدول 1: الأهداف والمراحل والمعالم 


2- الأبطال والسائقين: 


ويمثل المكون الثاني الأفراد واجماعات والمنظمات المسؤولة بمهمة إثبات فعالية نظام / عملية مبتكرة لامتبنين الحتملين. وكا هو ا حال مع الأوائل eel‏ 
فالأبطال هم أفراد يمكنهم تعزيز حل برجي جديد؛ مجتمع للممارسة يروج لعملية جديدة؛ أو رابطة صناعة تروج لمعيار جديد. في حين أن الأبطال هم «متطوعون 
تجریبیون» يتم تعيين السائقين <منفذين > لاستراتيجية من أعلى إلى أسفل (راجع الحلقة 19) مع تفويض SEU‏ عملية EB‏ كل من تقنيات وعمليات 
وسياسات البيم. وقد يكون السائقون أيضا أشخاصا أو جماعات أو مؤسسات أو سلطة ملتزمة بالتواصل والتشجيع والرصد للتبني الواسع النطاق البيم (راجع 
الحلقة 20): 


a (low maturity) b (medium-low) C (medium maturity) d (medium-high) e (high maturity) 
There are no There are one or more There is a unified task Driver(s) coordinate all Driver(s) role is 
identifiable market- volunteer champions group or committee macro adoption diminished, replaced 
wide champions or and/or informal BIM driving BIM activities, minimise by optimised systems, 
BIM implementation drivers operating implementation/diffus ^ activity overlaps, and standards and 
drivers across the market ion across the market address diffusion gaps protocols 


Other component-specific metrics include: The Availability of Policy Driver; Driver Influence; Driver Mandate Clarity; Driver Competency; 
Leadership Style; ... 


جدول i2‏ الأبطال والسائقين 


3- الإطار التنظيمي: 
ويصف المكون الثالث البيئة التعاقدية وحقوق الملكية الفكريةء والتأمين المهني للتعويضات التي تستند Ll]‏ مشاريع البم التعاونية. وتتطلب النواتج 
المستمدة من المعلومات المستندة إلى الماذج بروتوكولات إدارة تعاقدية ومشاريع وعملية أكثر تفصيلا من نظيراتها السابقة على نظام إدارة ا معلومات. 
فالمسؤوليات المتعلقة بالماذج المشتركة (مثل التأليف العنصري وملكية النموذج) والعمليات التعاونية (مثل تداخل مراحل المشروع والمشاركة المبكرة 
للمتعاقدين من الباطن) والبروتوكولات الوصفية Jia)‏ هياكل تبادل البيانات ومعايير تقديم المعلومات) تضيف طبقات من التعقيد إلى تفاعلات الفريق. 
ويمكن التخفيف من هذا التعقيد وبيئة bll‏ المتنوعة من خلال توافر إطار تنظيمي يوضم حقوق ومسؤوليات وواجبات أصحاب المصلحة المتعددين في 
المشروع عبر مراحل دورة المشروع المتداخلة بل وحتى المتزامنة: 
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a (low maturity) b (medium-low) © (medium maturity) d (medium-high) © (high maturity) 
There is no formal There is a formal The formal The regulatory The regulatory framework 
BIM-era regulatory regulatory framework regulatory framework is is continuously refined to 
framework addressing basic BIM-era — framework covers integrated into all reflect technological 

rights and all BIM-era rights requirements, advancements and 
responsibilities of a and responsibilities roles, processes optimised collaborative 
number of stakeholders of all stakeholders and deliverables workflows 


Other component-specific metrics include: Procurement Policy; Contractual Coverage of Digital workflows and Model-based deliverables; 
Extent of Handover Protocols for Information-Rich Models; Proliferation of Integrated Project Delivery; ... 


جدول 3: الإطار التنظيمى 
4- المنشورات الجدرة بالذكر: 
ويمثل المكون الرابع الوثائق ذات الصلة المتاحة بشكل عام, والتى تم تطويرها من قبل أصحاب المصلحة المؤثرين في الصناعة, والموجبة للعامة على نطاق 
السوق. وكا هو مبين في البحوث المنشورة سابقا (الرجوع إلى الحلقة 18( فإن منشورات اليم الجديرة (NBP) SU‏ تمثل ثلاثة ell‏ رئيسية من المنشورات 
(إرشادات وبروتوكولات وتفويضات) تغل ثانية عشر نوعا فرعيا (مثل التقرر وا معيار ودراسة GILLI‏ يتم استخدام هذه الأنواع والأنواع الفرعية وتوزيعها 
plat‏ متدني لتصنيف استحقاق البيم على مستوى السوق: 


a (low maturity) b (medium-low) © (medium maturity) d (medium-high) © (high maturity) 
There are no-ora There are many NBPs NBPs are developed NBPs are authoritative, NBPs are continuously 
small number of - with overlapping and/or coordinated interconnected and optimised to reflect 
noteworthy BIM knowledge content; by a single entity integrated across project international best 
publications (NBPs) ^ some NBPs are thus minimising life cycle phases and the practices 
across the market redundant or collectively overlaps and whole construction 

include knowledge gaps knowledge gaps supply chain 


Other component-specific metrics include: Noteworthy Publications Relevance; Distribution of Noteworthy Publications according to 
Knowledge Clusters and Labels; ... 


جدول 4: المنشورات الجديرة بالذكر 


5- التعليم والتعام: 
ويمثل المكون الخامس الأنشطة التعليمية على نطاق السوق التي تغطي مبادئ البيم والأدوات وخطوط سير العمل. ويتم تقديم هذه الأنشطة التعليمية إما 
من خلال التعليم العالي أو التدريب المهني أو التطوير المهني؛ إما كناذج AEB das‏ على الكفاءة أو على أساس الدورات. وهذا OS‏ يوم أيضا ما إذا 
كان سير العمل الرقي والنواتج المستندة إلى الماذج مدرجة ضمن مواضيع التعام من خلال Ely‏ التعليم / التدريب: 


3 (low maturity) b (medium-low) € (medium maturity) d (medium-high) e (high maturity) 
BIM learning topics BIM learning topics BIM learning topics BIM learning topics BIM learning topics 
are neither identified are identified and are mapped to current are integrated across are infused (not 
nor included within introduced into and emergent roles; educational tiers separately 
legacy education/training BIM learning providers (tertiary, and identifiable) into 
education/training programs; BIM deliver accredited vocational) and education, training 
programs; learning learning providers are programs across address the learning and professional 
providers lack the available across a disciplines and requirements of all development 
ability to deliver BIM- number of disciplines specialties industry stakeholders programs 
infused education and specialties 


Other component-specific metrics include: BIM Infusion into Tertiary Curricula; Multi-disciplinary Integration of Curricula; Use of Simulated 
Design, Construction and Operation Environments; Expertise of Learning Providers; ... 


جدول 5: التعليم والتعام 


د ila‏ واا 


Jiss‏ المكون السادس مقايبس على نطاق السوق لقياس نتا المشاريع وتقبيم قدرات الأفراد والمنظمات والفرق. إن توفر معايير محددة في السوق - أو 
اعتاد المعايير والمقاييس الدولية - يشير إلى قدرة السوق على تقيم أدائه وتحسينه: 


a (low maturity) b (medium-low) © (medium maturity) d (medium-high) © (high maturity) 


There are no 
market-wide 
metrics applied in 


Formal metrics are 
used to benchmark 
project outcomes and 
assess the abilities of 


Standardised metrics 
are used to centrally 
benchmark project 


Standardised metrics and 
benchmarks are 
integrated into project 


Standardised metrics 
are continuously 
revised to reflect 


evolving accreditation 
requirements and 
international best 
practices 


requirements, workflows 
and deliverables; 
consistently used in 
defining and procuring 
services; and used to 
prequalify the abilities of 
individuals, organizations 
and teams 


outcomes; certify the 
abilities of individuals, 
organizations and 
teams; and accredit 
learning programs, 
software systems and 
project delivery 
mechanisms 


organizations and 
teams across the 


measuring BIM 
diffusion, 
organizational 
capability or project 
performance 


individuals, 


market 


Other component-specific metrics include: Project Performance Benchmark; Organizational Capability Benchmarks; Individual Competency 


Benchmarks; ... 


جدول 6: القياسات والمعايير 
7- الأجزاء الموحدة والتسلمات: 


ويمثل المكون السابع أجزاء النموذج الغنية بالبيانات foe) P!‏ الجدران والحزم ووحدات التكييف والأبواب والأثاث) التى تملأ الهاذج المستندة إلى 
العنصر.  JF Gl‏ استخدامات النموذج P!‏ وامخرجات القياسية من توليد الماذج REL‏ على العنصر, والتعاون معاء وربطها بقواعد البيانات 


الخارجية: 


e (high maturity) 


Standardised object 
libraries, service 
delivery model uses 
and operational data 
requirements are 
continuously 
optimised and 
realigned to improve 
usage, accessibility, 
interoperability and 
connectivity 


d (medium-high) 
Standardised object 
libraries, service 
delivery model uses, 
and operational data 
requirements are 
integrated into, 
procurement 
mechanisms, project 
workflows and 
lifecycle facility 
operations 


© (medium maturity) 


Standardised object 
libraries are available 
and used; service 
delivery model uses 
and operational data 
requirements are 
formally defined and 
used across all project 
lifecycle phases 


b (medium-low) 
Object libraries are 
available yet follow 
varied modelling and 
classification norms; 
service delivery model 
uses and operational 
data requirements are 
informally defined and 
partially used 


a (low maturity) 


There no market- 
specific object libraries 
(e.g. doors and 
windows); service 
delivery model uses 
(e.g. clash detection) 
and operational data 
requirements (e.g. 
COBie) 


Other component-specific metrics include: Availability of an Elemental Classification System; Availability of National Object Libraries; 
Availability of Standardised Model Uses; ... 


8- البنية التحتية للتكنولوجيا: 


ويشير العنصران الثامن والأخير إلى توافر الأجهزة SLE ls‏ ونظم الشبكات وإمكانية الوصول lel‏ والقدرة على تحمل تكاليفها. ويشير أيضا إلى توافر نظم 


جدول 7: الأجزاء الموحدة والتسليات 
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المعلومات التي تستضيف غاذج ثلاثية الأبعاد غنية بالبيانات وسهولة استخداما Lass‏ وانفتاحها: 


a (low maturity) b (medium-low) © (medium maturity) d (medium-high) e (high maturity) 
Non-existent, The technology The technology The technology The technology 
inadequate or infrastructure is of infrastructure is of high infrastructure is infrastructure is 
unaffordable adequate quality and quality and affordability ^ uniformly accessible intuitive and 
technology affordability to enabling the efficient and interoperable ubiquitously accessible 
infrastructure enable BIM exchange, storage and allowing real-time allowing seamless 
(software, hardware implementation management of network-based interchange between 
and networks) as to within organizations complex, federated integration across all users, virtual 
prohibit widespread and diffusion across models among disparate systems systems and physical 
BIM adoption varied market sectors dispersed project teams and data networks objects across the 


whole lifecycle 


Other component-specific metrics include: Central Model Repository; Data Openness Requirements; Availability of E-submission Systems; 
Software Availability and Affordability; ... 


جدول 8: البنية التحتية للتكنولوجيا. 
cola‏ اة 


يمكن استخدام مكونات نضج الماكرو لتوليد ملخص عن نضج البيم لكل بلد ومقارنة نضجه مع أسواق مناظرة. 


£ 


ويبرز مدى وتنوع المقاييس _التي يمكن تطبيقها بعناية لتقيم نضج الماكرو بدقة_ عدم دقة المقارنات العامة بين البلدان (أي أن البلد أ أكثر نضجا من 
البلد ب). ولتجسيد U3‏ يلخص الرسم البياني للعينة أدناه (شكل 2) بصريا استحقاق el‏ لتسعة أسواق ويقارن نضجها النسبي: 
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شكل 2: نموذج الرسم البياني لمكونات نُضْج الماكرو 
وباختصار, واستنادا إلى الدروس المستفادة من جهود السياسات السابقة ULT,‏ قدمت هذه ال حلقة نموذجا جديدا يتألف من ثانية مكونات لنضج 
cg SU‏ وخمسة مستويات للنضج. Sey‏ تقييم كل مكون بمفرده أو مقارنتها بمكونات GAT‏ داخل نفس السوق. ويمكن أيضا تقيم النضج على نطاق 
السوق ومقارنته بالتقيمات السابقة أو الهدف المستقبلي أو الأسواق الأخرى. والأهم من US‏ يمكن لصاني السياسات استخدام gò‏ نضج الماكرو 
ونماذج أخرى لتبني الماكرو (الرجوع إلى الحلقتين 19 و 20) من أجل هيكلة سياسة نشر البم حيث lef‏ شاملة وسهلة التواصل. 


شيء آخرء يتم تدوال هذا البحث الخاص بنضج الماكرو بين مجموعة متنوعة من القنوات. بالإضافة إلى حلقات بم ثينكسباس (BIM ThinkSpace‏ 
والمنشورات التى استعرضها الأقرانء ومتعبدات وسائل الإعلام الإجعاعية, بدأنا تقديم عدد من العرض العام لشرح مفاهم نضج ماكرو ied]‏ ومساعدة 
ole}‏ المصلحة في الصناعة جهودهم في نشر البيم. 


العدد الثامن e‏ ابريل 2017 


[1] هذا النموذج تم Js o ped‏ مرة ك Item‏ 26 فى مدونة (à the BIM Framework blog‏ العشرين من شهر يوليو عام 2014 
doles [2]‏ ما يشار الها poliaS‏ أو -مكوتات أو أشنياء أو اسر 


]3[ يمكن أن تكون استخدامات النموذج حددة لمرحلة التصميم (immersive environments Jin)‏ أو مرحلة التنفيذ (مثل construction logistics and‏ 
(flow‏ أو مرحلة التشغيل (مثل (asset tracking‏ أو عبر جميع مراحل حياة المشروع (مثل (cost planning and lean modeling‏ 
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